ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಮಿ 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1336 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಿಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ; 23. 092021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ; ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ 
ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸಂ TTT: LENS ESR ಉತ್ತರ 
3 Tಹಕವಡ ರ ಷ್‌್ಠಾ Ne) ಕಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2018 ರಿಂದ 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -! ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
ಆ) |ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ |ಸೆದರಿ ಜಲೆಗಳ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನುದಾನವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 
|12020-2iನೇ ಸಭ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 

ವ್ಹ್ಷಯ ಮಾಡಲಾಗಿರುತದೆ. ್ಲ ಸು ಲ 

& ಳ್‌ 99.98 ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -! ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಈ ಕ್ಯ ನಡಗಡ ಮಾದ ಇವಾ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೇ. 

ಈ) | ಬಿಡುಗಹಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 

ಸಮರ್ಪಕಣಔೌಗಿ ಬಳಸಲು ವಿಫಲರಾದ | ಬಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ: ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ |ಜರುಗಿಸು ುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ 

ನೀಡುವುದು)" 

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ 133: ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕೂ 28೫ ನ 


(ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸಾಮಿ) 
೫ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1336 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-1 
2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


2018- NK 2019-20ನೇ 2020-21ನೀ 


AA ಬಿಡುಗಡಯದ ಬಿಡುಗಡಯದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 


SS SORTER IOT-0IN-TN7-56 76.10 76.10 24.58 24.58 17.30 17.30 


ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಾರಗಳು-4702 -00-101-5-01-436 
272.04 272.04 185.00 185.00 0.12 


| ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು -4702-00-101-3-01-436 | 00 | 


|_| 

| 

|_| 

I 

El 4711-01 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಬಾರ್ಡ -436 
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wl 
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ON ಪಿಕಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಾರಗಳು 4702-00-101-5-01-139 WEN 78 WEN 78 1153.81 1153.81 1947.40 1946.53 
ನಾರ್‌ ಜಾ ESN ao | 60 | S164 5164 
ಒಟ್ಟು ES ENS ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1901.97 1901.97 STS 31 ETT 31 2586.33 2585.46 


4702-ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ನನ್‌ ಹನನ ಪ್ಯಾಪ್‌ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅತರೆ)-422 
; 


ಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ `4702-00-789-0-00-422 205.14 
| [ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ `4702-00-796-0-00-423 154.05 
ES LS SS ES 


ಬಿಡುಗಡಯದ ಚ್ಛೆ ಬಿಡುಗಡಯದ ಚ್ಛೆ ಬಿಡುಗಡಯದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ENE NN CE SNE EES NE A SSN SS SEN 
ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾಗರೀಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-4711-01-103-1-00-140 15.20 15.20 
27.16 27.16 


| ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 4059.70 4059.70 2656.55 2656.55 2982.55 
ET SESE 
ಣ ಚ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಪಿಕಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಾರಗಳು-4702 -00-101-5-01-436 206.66 206.66 
248.73 248.73 


4711-01 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಬಾರ್ಡ -436 
ನಾಗರೀಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4711-01-103-1-00-436 
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ಆಣೆಕಟು ಪಿಕಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಾರಗಳು 4702-00-101-5-01-139 820.85 820.85 100.39 
169.98 169.98 


| ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 4702-00-101-3-01-139 215.99 215.99 374.75 374.75 
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1114.20 1114.20 1324.97 1324.97 124.71 


4702-ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅತರೆ)-422 


RE ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-00-422 271.97 271.97 143.97 143.97 317.72 
| NSS ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-00-423 200.52 200.52 68.47 68.47 211.48 
®% ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ4702-00-800-8-00-133 90.30 90.30 129.14 129.14 | 000 | 


€ 


ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ 2018-19ನೇ 2019-20ನೀ 2020-21ನೀ 


378.80 
2981.68 


0.00 
0.00 
0.51 


0.00 


0.00 


0.51 


14.80 
2.08 
100.39 


7.44 
124.71 


317.72 
0.72 
211.48 
0.00 
0.00 


೩ 


ಬಿಡುಗಡಯದ ್ಥ ಬಿಡುಗಡಯದ ಚ್ಛೆ ಬಿಡುಗಡಯದ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
RSE NEES AEE SN COR SN CN NEE SES SES 


A on [0 [|| 


ಇತರೆ ಒಟ್ಟು 562.79 562.79 347.06 347.06 529.92 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 1930.42 1930.42 1914.24 1914.24 655.14 


ಹಾವೇರಿ |4702-ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (ನಬಾರ್ಡ್‌) 


[eS SRST ONT NT 2072 2072 2134 2134 


ಅಷದ್ರಾ ಪಪ್‌ ಮಪ ಬಂಧಾ E707 W507 
159.24 159.24 108.91 108.91 3.67 


IE ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗ® -4702-00-101-3-01-436 | 00 | 00 | 20.00 20.00 208.94 
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ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧಾರಗಳು 4702-00-101-5-01-139 
§ 338.19 338.19 1047.88 1047.88 482.21 


|| 3 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು 4702-00-101-3-01-139 
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1435.23 1435.23 2207.95 2207.95 2259.24 


€ 


471.45 47].45 673.92 


4702-ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮೇಲಣ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅತರೆ)-422 


| ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4702-00-789-0-00-422 1772.85 1772.85 808.50 808.50 569.14 
| [ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Unspent 4702-00-101-0-10-422 | 00 | 00 | 48.15 48.15 
| BO ಉಪಯೋಜನೆ 4702-00-796-0-00-423 660.42 660.42 296.52 296.52 221.7 


ಲೆಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕ 2018-19ನೇ 2019-20ನೀ 2020-21ನೀ 


wl 


529.92 
655.14 


0.00 


0.00 


3.67 


208.94 


0.00 


212.61 


264.21 


838.9 


481.96 


673.92 
2258.99 


5೨69.14 
6.73 
221.7 
2.81 


2018-19ನೀ 2019-20ನೀ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ4702-00-800-8-00-133 


4711-01 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾನ್‌ ನಬಾರ್ಡ (ಇತರೆ) 


ಪವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾಗರೀಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-4711-01-103-1-00-140 ; R ] 59.01] 
241.31 241.31 


ಇತರೆ ಒಟ್ಟು 2689.91 2689.91 1416.71 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 4305.10 4305.10 3774.91 3774.91 3331.24 3330.99 


|| ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು) 10295.22 10295.22 8345.70 8345.70 6968.93 6967.81 


ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1336 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-2 


2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಘೋಷ್ಟಾರೆ 


ಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1336 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-2 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 8 9 
470 10 36 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 21.00 20.31 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ § 18.49 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ] ಳ್ಳ ಭ f 89.04 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
( 
4 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಭದ್ರಾಪೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. h 37.98 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಸಣ್ಣ R 38.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಾರಿ) ಹುಲಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಂಟೂರ-ಬೀಡ್ಲಾಳ ರಸ್ತ ಹತ್ತಿರ . 22.20 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ-1 
ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಂಟೂರ-ಬೀಡ್ಲಾಳ ರಸ್ತ ಹತ್ತಿರ f 31.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ-2 
ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ ; 56.54 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ k 115.63 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮಗೋಳ-ಬೆಟಸೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ | 4.39 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
|ಸಲವಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹಂದಿಗನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ } 149.85 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
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24 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ 


71 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
71 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 


4702-00-101-1-07-436 
ನಬಾರ್ಡ -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ದಾಟನಾಳ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಿ ಸರವಿನಹಳ್ಳ ಕ್ಕ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಗ-ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಿವಾಡ ಬದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ , ಸುದಾರಣೆ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)ಅನುಮೋದನೆಯದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬಿಸಿಬಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಮರಗೋಳ 
ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಿಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕಿ 
ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಡಕನಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಕರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಕರಡಿಗುಡ್ತ ರಸ್ತಗೆ 
ಸೇತುವೇ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನಬೇಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕಹಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


98.27 


20.00 


37.77 


44.60 


56.51 


19.83 


40.70 


88.93 


48.02 


5೨2.34 


191.56 


87.71 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 
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ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2 [ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-—01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತುಪ್ಪರಿ ನಾಲಾ 
ಬ್ಯಾರೇಜಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದು 


ಕನಕೂರು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕನಕೂರು ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕ 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೆ ಹನುಮನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತಯ ಮೇಲೆ 
ತುಪುರಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲೋಕೂರ ಕೊಟಬಾಗಿ ರಸ್ತಗ ತುಪರಿ ನಾಲಾಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಾದನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವದು ಸೈಟ ನಂ-1 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತುಪುರಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಮಟ್ಟಿ-ಮಾರಡಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಕಬ್ಬನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


12.69 


14.84 


230.62 


57.29 


55.99 


54.57 


166.14 


40.00 


115.61 


100.17 


55.74 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 
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ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 01-5-01-— 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 01-1—07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (ಕೊಡಲ 
ಸಂಗಮ) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಲೆಮೊರಬ ಸೀಮೆ ಹತ್ತಿರ 
ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ತೇಗೂರು ಹಳೇತೇಗೂರ ಮಧ್ಯೆ 
ಇರುವ ತುಪ್ಪರಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಗೆ ಪಿಯರ್ಸ್‌ ಸಹಿತ ಚಾನಲ್‌ ಗೇಟುಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಟ್ಟಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕೂರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಳಿಯ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿಸಿಬಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಕಾಶಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಳ್ಲಾವರ ತುಂಬುಕೆರೆ,80. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


114.63 


35.29 


87.48 


83.51 


31.19 


37.87 


0.00 


109.23 


15.97 


47.61 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಪಗತಹ್ನಡ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


470 0 39 ಸಕರೆ, 1.50 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಅರವಟಗಿ ಹೊಸಕೆರೆ, 12,80/70. 3 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಬಾಡಕೆರೆ,6/ಪ2 | ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಬೆಣಚಿಕೆರೆ,201/ಬಿ . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 2 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪೆ ಕುಬುಸದಕೆರೆ.15 4 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ ಉರಮುಂದಿನಕೆ೦,99 £ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಹೊಲ್ತಿಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ,105 R ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಕೆರೆ,105 ; ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಹೊಸವಾಳ ಕೆರೆ,345/ಪಿ2 ್ಧ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಹುಲಿಕೆರೆ ಇಂದ್ರಮ್ಮಕರೆ.33/ಪಿ ; ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 


470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 


[ 
ಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


—05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಂಬಾರಗಣವಿಕರೆ,35&42 


ರಾಮಾಪೂರ ಹೊಸಕೆರೆ,164.166&167 


ವರವಿನಾಗಲಾವಿ ಹೊಸಕೆರೆ18 19427 


ವೀರಾಷೊರ ಕೆರೆ ,20,21 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂತೋಷನಗರ ಕೆರೆಯ ಪೊರಕ 
ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೋಳನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗವಾಡ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯರಿನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನರಸನಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


170.20 


5೨5.97 


74.86 


99.10 


94.53 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಬೌಂಡರಿ ಟಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟಿ 


Kl 
ಚೆಂಜ್‌ 


ಟೆಂಚ್‌ 


Kl 
ಚೆಂಜ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
| ಇಡೆ 7 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
| 

2 [) 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-—01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕೂಢ್ಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಛಬ್ಬಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬು.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ, ಯಲವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಇರುವ ಬಿಸಿಬಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಹುಬ್ಬಳಿ ತಾಳ್ಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯರಿಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ(-15.29) 


19.36) 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಂ'ಮತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿಬಿ.ಸಿ ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕುಂದಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಗಳೂರ ಹತ್ತರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ(-19.02) 


ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೃಟ್‌-1 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಡುವಿನಹಳ್ಳ ಸೈಟ್‌-2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)(-19.8) 


ಹುಬ್ಬಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರಕರೆಗ(ಸ ನಂ 223) ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ 
ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ/ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


254.24 


5೨6.35 


47.38 


80.67 


47.08 


111.94 


146.98 


155.09 


108.16 


93.47 


89.68 


783.96 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
* 
01-5 


3 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 70 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 14 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 14 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 14 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 


[) 
~~ 


[°°] 


ಘಟ 


Ne) 
[8] 


[0° 


x 


ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


\o 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


oO 
Rel 


( 
\o \o 5 


4 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಧಾರ 
(ಸೈಟ್‌-1) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(175.85) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಧಾರ 
(ಸೈಟ್‌-2) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬುಡ್ನಾಳ ಸರ್ಕಾರಿಕೆರೆ,56/ಎ&28 


ಧನ್ಯ ನಾಕ್‌ 


ರೇವಡಿಹಾಳ ಹೊಸಕೆರೆ82&83.51 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಗೃಮದ ಹತ್ತಿರ ಡಾಗಿ ನಾಲಾಕ್ಕಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಡಗಿಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಿ ಹತ್ತಿರ ಉಳ್ಳಗಡ್ಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಡ್‌ಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರಗಣವಿ ಕರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35 ಮತ್ತು 34ರ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ.ಕೆ.ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸ.ನಂ.113 ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


48.28 


12.49 


57.22 


94.83 


28.07 


27.05 


150.94 


38.50 


116.23 
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ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
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101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 
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470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಧೇನು ಬಾಂದಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿನಾಗಲಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೊಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾರೇಜ ದುರಸ್ತಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿನಗಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಲಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.1 ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರೆಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ 


೪ ವ 


ನಂ. 485, ಬೇಡ್ತಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟಿ ಹೊಸಕೆರ.33/ 


ಪರಸಾಪೊರ ಚಿಕ್ಕೇರಿಕೆರೆ,50 


ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೇರಿಕೆರ,53 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


5೨೨.೦98 


42.10 


100.41 


87.93 


20.59 


249.57 


53.40 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಬೌಂಡರಿ 


ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8 9 10 

470 0 39 ರೆ 3.50 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ಪರಸಾಪೊರ ಹೀರೆಕೆರೆ,114 } ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಹೀರೆಕೆರೆ,1674328 f ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಹೀರೆಕೆಂ,198 2 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ; ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ಹಾರೋಗೆರಿ ಹೀರೆಕೆರೆ,53 f ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ಫ p ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ಹಟಕಿನಾಳ ಜಿಗಳಿಕರೆ,23 p ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ಬಿ.ಯಲ್ಲಾಪೂರ (ತಡಸ ಹತ್ತಿರ) ಜಿಗಳಿಕೆರೆ,30 y ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿಕರೆ,225 X ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 , ಲಕ್ಷವನಕೆರೆ, g ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಧಾರವಾಡ 


ರಿಷ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ನಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಶೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ವಗೆರೆ ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಾದರ ವಗೆರೆ, ಕಬ್ಬನೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಲಗಿ ವಗೆರೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ದೇವಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಮಾದರ ವಗರೆ, ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕ ವಹಾಡಾವಷ್ಠ'ಹಡ್ರನ್ನ ಹಾರಕ ಗತ ಗನ್ಸ್‌ ಗವ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ತೇರದಾಳ ವಗೆರೆ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿಠಲ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕರಡಿಗುಡ್ತ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡನ್ನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ.ಗಡಪ್ಪ.ಗ್‌ಡನ್ನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಂಗಳೆಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ,ಬಸಪ್ಪ.ವಾಲಿಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಾಲಪ್ಪ ಕರೆಪ್ರ ಮಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಫಕೀರಪ್ರ ಮರೆಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ರ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿ (ವಾರಪುನವರ) ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಾಸು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಉಪ್ಲಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಂಕವ್ವ ರುದ್ರಪ್ತಚಲವಾದಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಕರೆವ್ವ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ತಿರಕಪ್ಪತಹಶೀಲ್ದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಈರಪ್ಪ ಪರಸಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಈರಪ್ಪಕರೆಪು.ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ.ತಮ್ಮಣ್ಣ.ಮೇಲನಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪಲಂಕಪ್ಪಾ. ಹೆಂಡಗಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪಹನಮಂತಪ್ಪ್ವತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ.ತಿಪುಣ್ಣತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಚೆಂದ್ರ.ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಮೇದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ.ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಂಗಪ್ಪ.ಯಲ್ಲಪು.ಬೋವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


Md, a 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


I, 


ನಡ ಧಾರವಾಡ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಉಪ್ಲಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪಮುದ್ದಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪಬಾರಕೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಮಲ್ಲೇಶಪ್ವತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪಕಾಟಗೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಭೀಮಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪ.ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಅಡಿವೆಪು.ಬೊರಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದ್ಯಾಮಾಗ್‌ಡ.ಭೀಮನಗ್‌ಡ.ಪಾಟೀಲ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಗಾಡ.ಬಾಳನಗ್‌ಡ.ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲವ್ವ.ರಾಮನಗ್‌ಡ,ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗವ್ಹಾ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕರೆವ್ವಾ ಕರೆಪ್ರಾ.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸವಪ್ತಯಮನಪ್ಪಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕಲ್ಲಪ್ರಶಿವಕಲ್ಲಪ್ರಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಚೆನ್ನವ್ವಕಾಳೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಈರವ್ಪ.ಸಣ್ಣಗಂಗಪು.ಡೊಕ್ಕಣ್ಣವರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮುಶೆಪ್ರ.ಬೆಂಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಪುಡಕಲಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ರತ್ನವ್ಹಾ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಮಾಳೆಗಿಮನಿ ಇವರ 

ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಪುಡಕಲಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚೆಂದಶೇಖರ.ಯಲ್ಲಪ್ಪಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ.ರುದಪ್ರ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಬ್ಗಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಮಂಜುನಾಥ.ಸಾದಪ್ಪ.ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಬ್ಲೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಫಕೀರಪ್ತಮರೆಪ್ಪೆ.ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಕಬ್ಗಿನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ರಭೀಮಪ್ಪ.ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಂಕರೆಪ್ರ ತಾಯಿ ಗಂಗವ್ವ ಹಲಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕೆ.ಶಿವರುದಪ್ರಕಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ.ಕರವೀರಪ್ಪಕಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಉಮೇಶ,ಮಾರುತಿ.ಪೆತೂನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಂಕ್ರಪ್ತಯಲ್ಲಪ್ಪಪ್ರಭಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಈರಪ್ರ.ಭರಮಪ್ಪಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಫ.ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ.ಮಲ್ಲಪು.ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಜಂಬವ್ವ.ರಾ ಡೊಕಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೋಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಭೀಮಪ್ಪ.ಕಲ್ಲಪ್ಪಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲವ್ವ.ಬಸಪು.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ದುರ್ಗವ್ವಾ.ಪುಂಡಪ್ಪಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರೋಜಾ.ಗಣಪತಿ.ಕಂಬೋಗಿ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಸವಾರೆಪ್ಪಡೊಕ್ಕಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ರ.ಮಾರುತಿ.ಪೆತುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಾ.ರಾ.ಪೆತುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಬಸಪ್ಪಾರಾ.ಪತುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ.ಮ.ಗೋಸಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಯಮನಪ್ಪ.ಸ.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೊಸತೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಮಾರುತಿ.ಯಮನಪ್ಪ.ಬಾರಿಗಿಡದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪಯಲ್ಲಪುಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡಕ್ಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.2995 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ, ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇವರ ಸ.ನಂ.257/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.257/4 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇವರ ಸ.ನಂ.295/ಬಿ ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವ್ವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.268/2 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.309 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತೆವ್ವ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಟನೂರ, ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.295/ಎ 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕವ್ವ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಸಾ॥ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸನಂ. ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ ನಂ.1) 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ ನಂ.2) 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ.ಷರೀಪ್‌. ದಾವಲಪ್ಪ.ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.150 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ.ಜೀವಕ್ಕಾ ಕೋಂ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ 
ಕೊಟಬಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.684 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ರಾ ಮರಪ್ಪ 
ಹಲಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ. 231 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ 
ಮುಗಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.30 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 
ಭೂದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.286/3 ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 
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45.95 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಧಾರವಾಡ ಹುಬಳ್ಳಿ 
ಬಳ 
ಧಾರವಾಡ ಹುಬಳ್ಳಿ 
ಬಳ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಶ್ರೀ.ಸಣ್ಣಕರಿಯಪು ರಾಜಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.205 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಮಟ್ಟ ಶ್ರೀ.ಫಕ್ಕೀರಪ್ರಾ ಬಸಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.20 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ.ನಾಗವ್ವ ಕೋಂ 
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಉರ್ಫ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.165 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಶೀ.ದುಂಡಪ್ರ ಕರಿಯಪ್ಪ 
ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.117 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು22 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಸ 
ಅಗಸಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ8 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ.ಮಾನಿಂಗಪ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.184 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

ಜನರ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶೀ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಪದ್ದಗಂಗಣ್ಣ, ಸಾಗಬಾಲ, ಸಾ. ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳ, ದಾರವಾಡ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಹುಲಿಗೆಪ್ಪಫಕೀರಪ್ಪ.ಎಸಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಸವ್ವ ಕೋಂ ಹನಮಂತ ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಶಾಂತವ್ವ.ಹನಮಂತಪ್ಪಕಾಳೆ ಸ.ನಂ.710 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


1.00 


0.00 


0.00 


0.00 


23.92 


15.25 


ಚ್ಚ 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಧು.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಹಿರೇಕೆರೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಫುಭು.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಹಿರೇಕೆರೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅನಿಲ.ಯಲ್ಲಪ್ಪಹಿರೇಕೆರೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಅರ್ಜುನ.ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಬಸಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಮಾದರ, ಸಾ:ಮನಗುಂಡಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಅರ್ಜುನ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಸಾ:ಮನಗುಂಡಿ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಶಂಬನಗಾಡ ಕಲ್ಲನಗಾಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಾ:ದುರ್ಗದಕೇರಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.47 ರ 
3.14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ ಯಾದವಾಡ, ಸಾ:ನಾಯಕನಹುಲಿಕಟ್ಟಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.166 ರ 
4.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ರ ಮಾಳಗಿ. ಸಾ. ದೇವಗಿರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಶೀಮತಿ ಅನಸವ್ವಾ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಸಾ:ತಬಕದಹೊನ್ನಲಳ್ಳಿ, ಇವರ 
ಸ.ನಂ.156 ರ 6.30 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವ್ವ ಕೋಂ ಜಯರಾಮ ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ದೇವಿಕೊಪ್ಪ, ಇವರ 
ಸ.ನಂ.434 ರ 7.33 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಭರಮಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ, ಸಾ:ದೇವಿಕೊಪ್ಪ್ರ ಇವರ ಸ.ನಂ.415 ರ 5.15 
ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಮಪ್ರ ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ದೇವಿಕೊಪ್ಪ್ರ, ಇವರ ಸ.ನಂ.420 ರ 420 
ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


0.49 


0.00 


2.10 


0.37 


1.57 


1.57 


0.00 


0.00 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಅನಂತಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ತ ಚಲವಾದಿ, ಸಾಮಿಶ್ರೀಕೊಟಿ, ಇವರ ಸ.ನಂ.271 ರ 


3.20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಶೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೊಬಪ್ರಾ ಲಮಾಣಿ, ಸಾ:ದೂಳಿಕೊಪ್ಪ, ಇವರ ಸ.ನಂ.62 ರ 5.20 
ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪಸುಬ್ಬಪು.ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಕಾತರ ಸಾ:ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.17/4 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಭೀಮಪ್ಪ.ಪೂಜಾರ ಸಾ:ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.58 ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ಫಕೀರೇಶ.ಯಲ್ಲಪು ಹರಿಜನ ಸಾ:ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಶೀ.ಶಂಕಪ್ಪ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಮೇತ್ರಿ ಸಾ:ಬಗಡಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ನಾಗಪ್ಪದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ:ಚಿಳಮಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪಬಸಪ್ಪದಾರಕೊಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಲಂಗನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪದಾರಕೊಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ್ವಭೀಮಪ್ಪ.ವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀ. ಹೊಂಗಲ ಅವರ ಸ.ನಂ.151 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈತ್ರಿ ಸಿದ್ದವ್ವ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಸಾ। 
ಅರೇ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಸ.ನಂ.35/112 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಘೋಮಪು ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.48 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 
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8 
ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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ಪಗತಹತ್ಸಡ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ಮಂಗಲಪ್ಪ ವಾಚಪ್ಪ ಸಾ। ಬಿ. 


ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.50/2 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ವಿಠ್ಠಲ ರತ್ನಪ್ಪ ಸಾ। ಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.313/12ಎ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದ್ಯ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ರವಿ ಗಣೇಶ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.27 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣ ದೇವಪ್ಪ ರಮೇಶ ಸಾ।ಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.62 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ವೇಂಕಪ್ಪ ರತ್ನಪ್ಪ ಸಾ।ಆಸ್ತಿಕಟ್ಟಿ 
ಸ.ನಂ.313/12ಎ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ರೂಪಲಪ್ಪ ಶಿವಪ್ರ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.81 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಮಾಣಿ ಪಕಾಶ ಗಣೇಶ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.45 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂಗಳಗಿ ಶಿವಕ್ಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ। ಅರೇ 
ಬಸವನಕೊಪ್ಪಸ.ನಂ.75 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲಾ ಸುಭಾಷ ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕ್ಪಪ್ಪಾ ಲೋಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜುಳಾ ಈ ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಠ್ಠಲ ಜೇಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


72 


.62 


.62 


1.40 


0.00 


1.53 


1.66 


0.00 


1.69 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ನೂರಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಸಾ। 


ದೇವಿಗೊಪ್ಪ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಲಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ 
ದೇವಿಗೊಪ್ಪ ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರು ಖುಭಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ। ಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.62 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂದಪ್ಪ ಡಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ। ಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ. 35 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಜಪ್ಪ ಗೋ ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.30 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಮೇಶ ವಾಸು ಲಮಾಣಿ ಸಾಬಿ 
ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸ.ನಂ.255/2 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ದುರುಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಬಮ್ಮ ಸಮುದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಮಾಯಪ್ರ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮರೆಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.298 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ ನೀಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ 
ಸ.ನಂ.35/1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ರೇವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರೇವ್ವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ 
ಸ.ನಂ.56 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬಮ್ಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗವ್ವ ಮರೆಪ್ರ ಮಾದರ ಇವರ ಸ.ನಂ.193 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಮಾದರ ಇವರ ಸ.ನಂ.57 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
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ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 

ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 

ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಪ್ರ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ 
ಸ.ನಂ.28/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಂಡಪ್ರ ಮೇತ್ರಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.28/3 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಚನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಿರಪ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಸ.ನಂ.136 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ರೇವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಸ.ನಂ.53 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗಿರಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಜಯವಂತಪ್ಪ ನಾಗಣ್ಣವರ ಇವರ ಸ.ನಂ.98 
ಕಟ್ಟೂರ ಹದ್ದು ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಹದೇವಪ್ಪ.ದುರ್ಗಪು.ಹೊಲೆರ ಉರ್ಫ ಮಾಳಗಿಮನಿ 
ಸ.ನಂ.126/1 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಪ್ರೀ ಅಂದಾನಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಿರಕಮ್ಮನವರ ಸಾ॥ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.160/5 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


1 


ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಾಮಣ್ಣವ್ವಗುರಪ್ಪಲಮಾಣಿ ಸ.ನಂ.155 ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಸಕ್ರೆಪ್ತಲಮಾಣ ಸ.ನಂ.140/3/12 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶೇಖಪ್ಪ ಅಮರಾವತಿ ಸ.ನಂ.10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಶೋಕ.ಸಣ್ಣಫಕೀರಪ್ತ.ಬಜಂತ್ರಿ 
ಸ.ನಂ.150/+2ಬ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಲ್ಲವ್ವ.ಮೈಲಪು.ಮುಗಳಿ ಸ.ನಂ.32 ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲಿಯರ ಉರ್ಪ ಮೇಗುಂಡಿ 
ಸ.ನಂ.268 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


el 


ನಡ ಕುಂದಗೋಳ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನೀಲಪ್ಪ.ಮೈಲಾರಪ್ಪ.ಕುನ್ನೂರ ಸ.ನಂ.14/1 ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪ.ಮುಳ್ಳೂಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.93 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೆಗ್ಗೇಪುನೀಲಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸ.ನಂ.95 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕೂಬಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪ.ಚಲವಾದಿ ಸ.ನಂ.152/6 ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಳೆಸ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ರಾಜು ತಾಯಿ ಫಕೀರವ್ವ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸ.ನಂ.94 ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಜಿಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಉರ್ಪ ಮೇತ್ರಿ ಸ.ನಂ.31 


ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಕಮಲವ್ವಜಗದೇವಪ್ಪ.ಸುಬ್ಬಕ್ಕನವರ ಸ.ನಂ.23/ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ.ಮಾಲಾಬಾಯಿ ಭರತಚಂದ ಜಾಧರ ಸ.ನಂ.123/2 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೊನ್ನಪ್ಪಬಸಪ್ಪ. ದೊಡಮನಿ ಉರ್ಫ ಮಾದರ 
ಸ.ನಂ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಹದೇವಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪ.ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪದುರ್ಗಪು.ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ರುಮ್ಮಪ್ಪ.ಲಜ್ಞಪ್ರಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶಿವಪುಸೋಮಲಪ್ಪಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ರಮೇಶ.ಲಚ್ಚಪ್ರ.ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ.ಲಚ್ಛಪು. ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾನಪ್ರ.ಶಿಪ್ಪಣ್ಣ.ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗಳಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಫಕೀರಪ್ಪ.ಯಲ್ಲಪ್ಪಮದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಣ್ಣ.ನರಕಪ್ಪ.ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾದರ.ನಿಂಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ತಿಪ್ಪವ್ವ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳಕ್ಕೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್‌ ನಂ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಜನರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗೌಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್‌ ನಂ 2 ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಜನರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಮವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೆಬಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ದ್ಯಾಮವ್ವ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪ ಕಣಕಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೆಳೆಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ರ್ತ ಉಗರಗೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ದ್ಯಾಮಣ್ಣ.ನೀಲಪು.ಹೊನ್ನಕುದರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ರ.ತಿಪಣ್ಣ.ನಿಂಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಬೆಳೆವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಇಂದವ್ವ.ಶಿವಪುತ್ತಪ್ಪಕೆಳಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗದಿಗೆಪು.ಗಂಗಪ್ಪ.ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ.ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ.ಹಿರೇಮನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಅರೇಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪಕೀರಪ್ರ. ಉಡಚಪ್ಪ. ಗುಮಟಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲಪ್ರ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಫಕೀರಪ್ಪ.ಭಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸುಳ್ಳ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅರ್ಜುನ.ಕಲ್ಲಪು.ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವ 


ಈ 


೪ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗಮದ ಶ್ರೀ.ಫಕೀರಪ್ಪನಾಗಪ್ಪಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮರೆಪ್ರ.ಮರೆಪು.ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶೀ.ಶಂಕ್ರಪ್ಪಪಕೀರಪು.ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮ ನೀರಾಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪರಾಜಪ್ಪಸನದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಶೀಮತಿ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಭರಮಪ್ತ ಮೂಲಿಮನಿ ಸಾ॥ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.692/2ಕ 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ .ಮರೆಪj್ಪಮಹಾದೇವಪ್ಪಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತೇಶ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ. ರಾಜಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹೆಬಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಜಕ್ಕವ್ವ ಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹೆಬಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಭರಮಪ್ಪಹನುಮಪ್ಪಕಾಳ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಪಡೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಸವ್ವ.ಕರೆಪ್ತಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ.ತಿಪಣ್ಣ.ನಿಂಬಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ" ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗದಿಗ್ಬಿವ್ದ ಮಾದರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ನಿತಿಕವಾಗಿ 
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[3 


bp 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


bp 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ನವಲಗುಂದ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕುಬೇಂದ,ಹಾಲಪ್ಪಹಳಕಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಭದ್ರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವರಮನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ.ಕಾಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾಳಕುಸುಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಗೀತಾ ಬೆಳವಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾಳಕುಸುಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ರೇಣುಕಾ.ಬ.ಬೆಳವಡಿ ಹಾಗೂ 
ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹಾಸಂಗಿ 

ಇವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಈಶಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ 

ಇವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.1272/2 ಶ್ರೀ 
ಅರ್ಜುನ ಬಿ. ಕಾಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥ 
ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ರೀ ಕರೆಪ್ರ ತಳವಾರ ವಗೆರೆ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಮುನವಳ್ಳಿ ವಗರೆ, ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇದಾರ ವಗೆರೆ, ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಧಾರವಾಡ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ತೆಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮವಾಲ್ಲಿಕಿ ಉರ್ಫ ಬೇಡರ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಭೀಮಸಿ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ.ಮಾರುತಿ.ಸನದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಗಾಮದ ಶೀ.ಅಪಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
CY ಮ OE) 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ರಾಮಾಪೂರ (ಕಂಬಾರಗಣವಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸನಗ್‌ಡ. ಬುದ್ದಿವಂತಗಾಡ. 
ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಬಸಪು.ವೆಂಕಪ್ಪಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ.ಹನಂತಪ್ಪಬಾರಕೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪಕುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪಕುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀದ್ಯಾಮಪ್ಪ. ಶೆಂಕ್ರಪ್ಪರಂಗಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 3 ಜನ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕಲ್ಲಪು.ಹನಮಂತಪ್ಪ.ನಾಯ್ದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಸಿದ್ದಪ್ರಬಸಪ್ಪದಳೆವಾಯಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಈರಪ್ಪ.ಚೆಂದರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ನಡ ಧಾರವಾಡ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
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ನಡ ಧಾರವಾಡ 
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ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪಕುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಾರವ್ವ.ಕರೆಪ್ತಾ.ದಿನ್ನಿಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ನಿಂಗಪ್ಪಬಸಪ್ಪ.ಬಂಡೆಪುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪು.ಮೂಗಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಜಯಂತೆ.ಬಸಪ್ಪ.ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪವಾಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿಠ್ಠಲ.ಭರಮಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ತೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಪುಂಡಲಿಕಪ್ಪ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ್ವಗುರುಸಾತನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ.ಕಲ್ಲಪ್ತಡಂಬೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮಂಗಳೆಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಡಿವಾಳಪ್ರನಿಂಗಪ್ಪವಾಲೀಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಮ್ಮಿನವಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಗಂಗಮ್ಮಪ್ರದಾನೆಪುಪಟಾಯತ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಲ್ಲವ್ವಭರಮಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹಾರೋಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಈರವ್ವ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ. ಲಕ್ಕಪ್ಪನವರ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಟಶೀರ್ಷಿಕೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಅಡಿವೆಪ್ತದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ತಯಲ್ಲಪ್ಪಬೋಗೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪರಾಮಪ್ಪ.ಹುಚ್ಚಪುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ದುಬ್ಬನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ.ರುದ್ರಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ದಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚೆಂದಶೇಖರ.ಮುದಕಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕುರುಬಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶಿವಪ್ತನಿಂಗಪ್ಪ.ಮಲ್ಲೇದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಲಕಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪಹನುಮಂತಪ್ಪಗಡಾದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಲಕಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬೀಮಪ್ಪಶಿವಪುವರವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ತಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಉಮೇಶ.ರಾಮಪ್ಪ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಕಬ್ಲೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪರಸಪ್ಪ.ಬಸಪ್ರ.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ.ಪಿಡ್ಡಕ್ಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮುದಕಪ್ಪಭೀಮಪ್ಪತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ್ತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ..ಮಾರುತಿ ಅಡಿವೆಪ್ರಕಾಟಗೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
ಮುಳೆಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ರುದಗೌಡ.ಭರಮಗೌಡ.ತಳೆವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ವಬಸಪ್ಪಕಲ್ಲಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕೋಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪಗಿಡ್ಡಪು.ಆಡಿನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹಸನಪ್ಪಕರೆಪ್ರಾ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 

ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮೂಶಪ್ಪಬಾಲಪು.ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಿನ ಬೇಟಗೇರಿ ಹತ್ತಿ ತುಪರಿ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಲ್ಲವ್ವ 
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಂಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.25 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ 
ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ188 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗಾಮದ ಶೀ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ. 143 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಸಾವಕ್ಕ 
ನಾಗಪ್ಪ ಛಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.115 ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡರುದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.276 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡಕ್ಕನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸ.ನಂ.8 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 


ಹುಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಾರ ಜನಾಂಗದ ಜನರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕಿ 


ಬಳ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ರ ಮಾದೇವಪ್ಪ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸಾ: ಈಟಿಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


3.19 


3.49 


3.63 


T13 


29.41 


15.16 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹತ್ನಡ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 


ನವಲಗುಂದ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಶೀ ಶಿವಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ ಸೋಮಣ್ಣವರ, ಸಾ: ಜೋಗೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು 


ಶೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಾ: ತಡಸಿನಕೊಪ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು 


ಶೀ ಬಸಪ್ರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಬೇಲೂರ, ಸಾ: ಮನಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು 


ಜೊಗಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಸೋಮಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶೇಖಿಪ್ರ.ಗಂಗಪ್ಪ.ಶಿವಮ್ಮನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಯಲ್ಲವ್ವ ಕೋಂ ವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶೇಖಪು.ಹೊನ್ನಪ್ಪತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಮಂಜುನಾಥ.ಅಡಿವೆಪ್ಪಗೂರನಕೊಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೆಳೆಹಾರಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ತಾಯಿ ಯಮನವ್ವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಗೂಬ್ನರಗುಂಪಿ ಗ್ಲಮದ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಓಲೇಕರ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಗ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ಸೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು((ನೇ ಲಿಸ್ಪ) 


ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗಮದ ಶೀ.ಸುಭಾಸ ಶಿವಪ್ರ ದುಬ್ಬದಮಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ” ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ' ಒದಗಿಸುವದು((ನೇ ಲಿಸ್ಪ) 

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗೃಮದ ಶ್ರೀ.ಫಕೀರಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲವಾಡ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು(4ನೇ ಲಿಸ್ತು 

ಚಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ದೇವಪ್ಪ ಅಸದಾಳ, ಶೀಮತಿ ಹನುಮವ್ವ 
ಬೆನಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವದು (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಧ್ದೆಪ್ಪ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾ॥ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.1553/2 ರ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


10.65 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ 


ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಂದ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರೀ ಯಲ್ಲ ಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಧ್ದೆಪ್ಪ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾ॥ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.1293/-ಪ1 ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜಿನ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ॥ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.1328/1 ರ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಾ॥ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.1013/5 ರ 


ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಾ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ. ತಳವಾರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಾನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಭೀಮವ್ವ ಕೋಂ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಶಿಡ್ನಿಕೊಪ್ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವೀರಭದಪ್ಪ.ಬಸಪ್ಪ.ಭದ್ರಾಪೂರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಪಾರ್ವತೆವ್ವ.ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪಕುರಿ ಹಾಗೂ 
ಇತರರಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪ್ಪ.ಸಿದ್ದಪ್ರ.ಭದ್ರಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸವರಾಜ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ.ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕನಕಪ್ಪಕಲ್ಲಪ್ರತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ.ವೆಂಕಪ್ಪತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸೃದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಧರ್ಮಣ್ಣ.ದ್ಯಾಮಪು.ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


12.20 


13.45 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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pyr) 


450 


451 


ನವಲಗುಂದ 


ನವಲಗುಂದ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಣ್ಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪು.ಫಕೀರನಾಯ್ಯ.ನಾಯ್ದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪು.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ದುಬ್ಬದಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ,ರತ್ನವ್ವಯಲ್ಲಪ್ತ.ದುಬ್ಬದಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬಳ್ಳೊರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ,ಕಮಲವ್ವ.ಶಿವಪ್ತಬದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಕೆಂಚಿಪಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಶಿರಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಪು್ರ.ಹನುಮಪ್ಪತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಫಕೀರಪ್ತ ಉಡಚಪ್ಪ ಗುಮಟಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುರವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೈಟ್‌ 2 ಸಳಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಪ್ಪ ತುಳಸಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡೆದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹೆಮಂತಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಜಟ್ಟನವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡೆದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 

ಮುರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಹಾದೇವಿ.ಕಲ್ಲಪು.ಕೊಣಪಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪಬೂಜಪ್ರ.ಜಿಸಿಬಗಲ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


6.33 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪು.ಭೀಮಪ್ಪಲಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 


೪ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶೀ ಬಸಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪು ಅಪಣ್ಣವರ ಉರ್ಪ ತಳವಾರ, ಸಾ:ಮುಕ್ಕಲ., 236/2 ರ 
5.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಡಿ.ವಾಲಿಕಾರ, ಸಾ:ಜಮ್ಮಿಹಾಳ್ಯ, ಇವರ ಸ.ನಂ.57 ರ 6.29 
ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ ಗೋಪಾಲ ಫಕೀರಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ, ಸಾ:ಬಗಡಗೇರಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.104 ರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಸಂಗಪ್ಪ.ಕಂಫ್ಲಿಕೊಪ್ಪ, ಸಾ:ತಬಕದಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.302 
ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


€.ಪರಶುರಾಮ.ಪರಸ್ಪಪಪ.ಜಮ್ಮಿಹಾಳ ಸಾ:ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಸ.ನಂ.105 ಇವರ 
ನಂ.302 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ಈಶ್ವರಪ್ಪರಾಮಪ್ಪ.ವಾಲಿಕಾರ ಸಾ:ಜಿ.ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಸ.ನಂ.302 ರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೆಲವಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸಪ್ಪಯಲ್ಲಪ್ಪ್ವವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಬೆಲವಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಿಂಗಪಯಲ್ಲಪ್ಪ್ವವಾಲಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ವಾಲೀಕಾರ ಉರ್ಫ್‌ ನಾಯ್ಕರ ಸಾ॥ ಕೆ.ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ, ತಾ॥ 
ಕಲಘಟಗಿ ಇವರ ಸ.ನಂ.80/5ಅ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶೀ ಬಸಪ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಂಬಿ, ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಸ.ನಂ.277 ರ 
6.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಶ್ರೀ.ಮಹಾದೇವ.ಎಸ್‌.ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 
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ಚ್ಚ 
ಜಿ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಡಿವಾಡ-ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ದಾಸರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 
ಸ.ನಂ.103 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಲ್ಲವ್ವ ವೀರಭದಪ್ರ ಕೊಪದ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ.56/ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಶೇಖಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಳಿವಾಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 
ಸ.ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನೆಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದ್ಯಾವನೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 
ಸ.ನಂ. ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ರ ಬಸವರಾಜ ಸುಂಕದ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ. ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ರಾಮಣ್ಣ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ. 

ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಸ.ನಂ. 
ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪುನವರ, ಸಾ॥ ಚಿಕ್ಕಗುಂಜಳೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾ॥ 

ಇವರ ಸ.ನಂ.82 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪನಿಂಗಪ್ಪ.ಐಟಗಿ, ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ನಂ.107 ರ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ತಬಾಳಪ್ಪ. ಸಂಗನಾಳ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಸ.ನಂ.37 ರ 


೬ ಬ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀ.ದರಮಣ್ಣ.ಉಡಚಪ್ಪ.ಕರೆಣ್ಣವರ ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀಮತಿ.ಶಾರವ್ವಬಸಪ್ಪಸೂರಣಗಿ. ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 


ಶೀಮತಿ.ನಿಂಗವ್ವ.ಫಕೀರಪ್ಪ.ಗೂಗಿ, ಗ್‌ಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
479 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ |ಶೀ.ಪರಸಪ್ಪ.ಹನಮಪ್ಪ.ನಾಗರಳ್ಳಿ, ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ. ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 8.86 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
480 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ |ಶೀ.ಬಸಪ್ಪಮಹಾದೇವಪ್ಪ.ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ, ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 6.10 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
481 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ |ಕುರಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ 4.88 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಸ.ನಂ.199/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
482 ಧಾರವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ [ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 0.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
482 ಒಟ್ಟು) 12170.80 9246.22 462 20 
1 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 47102-00-—101-1—07-436 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 100.00 25.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
2 ಗದಗ ಶಿರಹೆಟ್ಟಿ 4702-00-101-1-07-436 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಯತ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ 55.00 55.22 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ [ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702-00-101-05-01-436 ಬೂದಿಹಾಳ ಕಲಕೇರಿ ಸಿಡ್ಸ್‌ ಫಾರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 70.00 50.42 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702-00-101-05-01-436 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ನಿಲುಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ 100.00 96.69 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702-00-800-8-00-133 [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಗೇವಾಡಿ- 50.00 34.72 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಕೇರಿನಡುವೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ ಪ) 
6 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 47102-00-800-8-—00-—133 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ-ಶಿಗ್ದಿ ಮದ್ಯ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 50.00 43.11 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ ಪ) 
7 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 47102-00-—101-5—01-139 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಫಕೀರಸ್ತಾಮಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ 50.00 37.65 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
8 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 47102-00-—101-5—01-139 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಪೂರ ಹತ್ತಿರ ತುರಕರಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 50.00 37.96 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
9 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 4702-00-101-5—01-139 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) ಬಾಂದಾರ 50.00 40.32 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 
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4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 

ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4702-00-101-1-07-139 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಹತ್ತಿರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) ಬಾಂದಾರ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಕ್ಕರಗುಂದಿ-ಬೂದಿಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳಲಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡವಾಡ ಸೇವಾ ನಗರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವತ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಳ್ಳಿ ಯಳವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಜಾಲವಾಡಗಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-2) ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಬಾಳಹೊಸೂರ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಜಡೇಪ್ಪ 
ಜಾನೆಕುಂಟಿ ಇತರರು ರೈತರ ಸರ್ವೆ ನಂ: 176/9, 176/10 ಮತ್ತು 179/4 
ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


36.90 


40.26 


33.37 


41.88 


41.85 


570.44 


15.75 


49.59 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಪಗತಹ್ನಡ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ox 
ಟು ಟು N) N) IN) [N) NN) N) 5 
ddd dd 


[N) 
[0 


ಟು! 0) 
Ne] [ox 


[0] 


ಟು! 
[90 


[24 
3G] 


[9] 

[8 
pA 
[em] 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


9 
p 
ಈ 


ರಷ್ಟ 


5ರಹಟ್ಟ 


5ರಹಟ್ಟ 


5ರಹಟ್ಟ 


ರಷ್ಟ 


5ರಹಟ್ಟ 


ರಷ್ಟ 


ರೋಣ 


ರೋಣ 


ರೋಣ 


ರೋಣ 


ರೋಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
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—05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

4 33 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
( 


4 33 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
( 


4 33 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ ಪ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಠಾಲೂರ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇಠಾಲೂರ (ಸೈಟ್‌- 
3) ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಳ ನಡುವ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಬ್‌ರ್ಸಪೇಸ್‌ ಡೈಕ್‌ (Subsurface 
Dyke) ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ರೋಣ ತಾ. ವದೇಗೋಳ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿ ಬೇಣಚಮಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕಲ್ಲರೀ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ 


ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕರೆ ಸುದಾರಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ170-16-17 


ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಕರೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


33.53 


139.42 
93.50 
77.68 


61.16 


85.68 


26.41 


66.85 
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ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
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ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-—01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-—01- 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣ 


ಬೆಳ್ಳೇರಿ-ಲಖಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜವಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿ (ಸೈಟ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮದಗಾನೂರ ಸೈಟ ನಂ.2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೂರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ (ಸೈಟ-2) ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ಲಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 167/16-17 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ(-17.02) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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89.81 
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75.03 


57.22 


130.41 
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69.77 


67.79 
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ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 3A 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


4 01-5-—01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೂರಟೂರು ಮತ್ತು ಎಲಿಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿಂಕದ ಕಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌-4) ಬಳಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಿನಹಾಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ109/16-17 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನಿ ಹುಲಕೋಟಿ ನಾಗ್‌ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಯ ಇರುವ 
ಈಚಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸರಣ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಇಚಳ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಸಕ್ಕ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕಳಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬೆಟಗೇರಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-4) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಗದ್ದಿಹಳ್ಳಕೆ ಅಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

(a) ೪ರ (2 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


31.29 


27.47 


23.98 


30.12 


174.27 


79.40 


51.44 


2275.54 
48.79 
38.79 


22.04 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
1 
ಗದಗ ಗದಗ 2 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಗದಗ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ತರಪ 08-7 ನ್‌ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಕರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪುರದ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ನಂ.2 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಕರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪುರದ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ನಂ.3 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಕರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮುಂಡವಾಡ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ನಂ.4 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕುರಿತು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗವ್ವ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಉರ್ಫ ಮಾದರ ಸಾ॥ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಮೈಲೆಪ್ರ ಹರಿಜನ 
ಸಾ॥ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲವ್ವ ಕೋಂ ದುರಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸಾ॥ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕು ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಕ್ಕೀರವ್ಪ 
ತಾಯಿ ಭರಮವ್ವ ಹಲಗಿ ಸಾ॥ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗಾಳೆಪ್ರ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ 
ಪೂಜಾರ ಸಾ॥ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಸಾ॥ 
ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣದುರಗಪ್ಪ 
ಮಲಿಯಪ್ಪ ಪೋತರಾಜ ಸಾ॥ ಶ್ರೀ ಮಲಿಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪ್ಪ 
ತಾಯಿ ನಾಗವ್ವ ಹರಿಜನ ಉರ್ಪ 


ಛಬ್ಬಿ 
ಪೋತರಾಜ ಸಾ॥ ಛಬ್ಬಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ 
ಪೋತರಾಜ ಸಾ॥ ಛಬ್ಬಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಶಿರಹಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕ್ಮೀಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಮೋತೆಪ್ಪ 
ತಹೋಟೆ ಸಾ॥ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಪರಶುರಾಮ ಹಂಜಗಿ ಸಾ॥ 
ಶ್ವರ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ದಾವಲಪ್ಪ ಸಾತಪೋಟಿ ಸಾ॥ ಲಕ್ಲ್ಮೇಶ್ವರ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


0.00 


31.40 


0.00 


15.24 


12.74 


7.78 


12.16 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8 9 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಗದಗ ರಷ್ಟ 12 
ಗದಗ ಅರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಲಕ್ಲೇಶರ 
ಬಕ ಪ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಗದಗ ಅರಹಟ್ಟಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಪಲ್ಲಾದಪ್ಪ 
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಿವಡಣ್ಣವರ ಸಾ॥ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲವ್ವ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ್ತ ಮಂಜಲದ 
ಸಾ॥ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಿವಡಣ್ಣವರ ಸಾ॥ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ ಆದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ 
ಆದರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಥಾವರೆಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ। ಆದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮೂಖಪ್ಪ 
ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ರವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ 

ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉರ್ಫ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ॥ 
ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಧಾವರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ ಕೆರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹದರಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಅಂಖುಷ ತಂದೆ 
ಗಾಳೆಪ್ರ ಮಾದರ ಉರ್ಫ ಗುಡಿಸಲಮನಿ ಸಾ ಹದರಕಟ್ಟಿ ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಮಲಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಸಾ॥ ಹದರಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪ ದೀಪಲೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸಾ ಹದರಕಟ್ಟಿ 
ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಧನಸಿಂಗಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 220/5 
ರ 7.21 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ದುರಗವ್ವ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಸಾ॥ ಮುಂಡರಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನಮವ್ವ 
ತಂದೆ ಹನಮಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ, ಸಾ ಮುಂಡರಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ತಂದೆ 
ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ॥ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ 
ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 81/4 
ಹಾಗೂ ಇತರರು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಕೂಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗದಗ ಲಕ್ಲೇಶರ 2 
ಬಕ ಪ 
ಗದಗ ರೋಣ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕ ಹರದಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡಪ್ರ ಸೋಮಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೆರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಶಿಂಗಟರಾಯಣ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ಲಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ 
ಕೆಳಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸೋಮಾಪೂರ ಗ್ಲಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಜೋಗಣ್ಣನವರ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಣ್ಣೂರ ಗ್ಲಮದ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ರಡ್ದೇರ ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 168,167,189 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ 
ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 136 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಿಶಿನಗೂೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 26.32.33 ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 108,109 ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರುಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ನರಗುಂದ 


ನರಗುಂದ 


ನರಗುಂದ 
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ನರಗುಂದ 
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ನರಗುಂದ 


ನರಗುಂದ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


ಗದಗ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಣಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 118 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 37 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 
39 ಕ್ಷೇತ್ರ 13 ಎಕರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ 
ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 
233 ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಎಕರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ 
ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 


ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳ್ದಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಿರೇಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗದಗ ಹಾಗೂ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸೈಟ್‌ ನಂ-3 ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಾನ್ವಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


0.00 


0.00 


1.12 


0.00 


0.00 


0.00 


54.17 


0.00 


43.51 


19.22 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 
ಪಗಾಹ್ಸಡ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಪಗತಹ್ಸಡ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


CH 
2 
(©) 


- 


120 


121 


122 


123 


130 


131 


132 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 2 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 
ಗದಗ ನರಗುಂದ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾವನೂರ ಮತ್ತು ನವೇಬಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೋಬಳಿ ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.33/ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 
(ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಿಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ 
ನಂದಾಗಾವಿ ಸಾ॥ ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ॥ 
ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ನೀಲಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾ॥ ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೇಬಾವಿ ಮೂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಬ 


ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 32, ತಳವಾರ 


ಘ 
ಫಕೀರಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬರದೂರ ಕಡಗ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇವುಂಡಿ ಕಡಗ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕದಾಂಪುರ ಕಡಗ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಜನಾಂಗದ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣ ತಳವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 
80/3ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸಲು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಸಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 23,246,225 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 
ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ: 28 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ 
ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:114 ಮತ್ತು 4/ಎ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


14.26 


8.54 


21.83 


41.74 


40.60 


33.99 


19.70 


31.50 


9.10 


1.92 


1.38 


ಚ್ಚ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 


ಪಗಾಹ್ಸಡ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
133 ಗದಗ ನರಗುಂದ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 6.14 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:196 ಕ್ಷೇತ್ರ 18ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
134 ಗದಗ ರೋಣ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ |ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಗೂರ ಗ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರೈತರ 6.69 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:60,61,31 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
135 ಗದಗ ರೋಣ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ |ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸೂಟಿ ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ರೈತರ 40.12 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:121,251,234, 235, 242,246, 156, 113, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
159,158,159,160 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಲೊಕಲ್‌ ನಾಲಾದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
136 ಗದಗ ರೋಣ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡಲಾಗಿ 19.63 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
136 10025.50 7060.20 123 12 1 
1 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 47102-00-—101-1-07-436 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ತೋರುರು ಸನೀ ಕೆರೆ ಆಧುನೀಕರಣ 12.30 9.47 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ |ಕಾಮಗಾರಿ 
p) ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-00-800-8-00-133  [ತೋರುರು (84) ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 25.00 17.01 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ ಪ) 
3 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 47102-00-800-8-00-133 ಕುನ್ನೂರ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 25.00 16.79 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಡಿ ಪ) 
4 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-00-101-1—02-139 ಸವಣೂರು ತಾ. ಹಿರೇಮರಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 130.00 122.59 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 47102-00-101-1-07-139 ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಟಗೋಡಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂಧರೀಕರಣ 100.00 48.25 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
6 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-00—101-1-07-139 ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಚಗೇರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ 25.00 9.39 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
7 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 47102-00-101-1-07-139 ತಡಸ ಕೆರೆಯಿಂದ ಜಿಗಣೀ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 15.00 3.49 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
8 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-00—101-1-07-139 ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಂದಲಗಿ ಹಿರೇಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 30.00 25.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2 [) 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಂದಲಗಿ ಮಾರನಕಟ್ಟಿ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಂದಲಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶ್ಯಾಬಳ ವಡ್ಡನ ಕರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಳಗಲಿ ಕರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮಾದಾಪೂರ ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕಗ್ಗಾಂವ ತವರಮ್ಯ್‌ಷ್ಸ್‌ ಸಾಧಾರ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಗಂಗೆಲೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೋಣನಕೆರೆ ಹಿರೇಕರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ತಸ್‌ರಾಕ್‌ ಕ್‌ ಸದಾರಷ 


ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚಿಕ್ಕನೆಲ್ಲೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


25.53 


25.75 


22.01 


26.89 


0.00 


15.45 


10.60 


33.08 


33.53 


79.39 


129.96 


24.70 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ 
ವೇರಿ 


ಹಾ ಹಿರೇಕೆರೂರು 14702 ಸರಣೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4702-00-10 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-10 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4702-00-10 


4702 ಸರಣ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


47102 ಸರಣ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
4702 ಸರಣ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 


€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


—1-07-139 
€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


1-07-436 


ನಬಾರ್ಡ -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


—1-07-139 
ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


—1=07-139 
€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


1-07-139 
€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


1-07-139 
€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


—1-07-139 
€ಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


—5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: 


ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಯೋಜನೆ- 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 


ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದುರ್ಗವ್ಹನ ಹಳ್ಳಕ್ತಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೀಮಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜೋಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತೊಂಡೂರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಳಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹಿರೇಕರೆ ಪಿಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸರ್ವ ನಂ:294 


ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಚಿಕ್ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ 192ರ ಕೆರೆ 
ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕರೆ ಸ.ನಂ: 148 ರ ಕೆರ ಸುಧಾರಣ 


ಸ್ಸ್‌ "ರ 


ಹಲಬಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸನಂ: 202 ರ ಸುಧಾರಣ 


ಆಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಸ.ನಂ 182ರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ 


ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಪಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
(ರಿ.ಸ.ನಂ. 13/ರಲ್ಲಿ) ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಿರೇಕಬ್ದಾರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಗಲಗಿನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು 


ತೋಟಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


30.00 


25.00 
50.00 


14.57 


24.59 


272.20 


115.70 


33.74 


21.04 


24.22 


18.25 


352.48 


37.67 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 8 9 10 
470 0 39 ) 4.00 21.33 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 ಸ k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
4 0 ನ A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 $ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
4 0 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 ಮ: yl ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆ 1224 ಗೂಡಚಿಕೊಂಡ ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ; ೨7.55 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಣ 
01-03-01-436 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ X 230.03 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಟಏತ ನೀರಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
4 ಕಲ್ಲಹಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸುಧಾರಣೆ. . 15.45 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ ತಡಗೋ , 42.75 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
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470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನೆಗವಣಗಿ ಹಿರೇಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹುಲಗಿನಹಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಳವಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ.118 ರ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕವನ ಕೆರೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಳವತ್ತಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹಾನಗಲ್ಲ ಆನೀಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಲಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ನೀರಲಗಿ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಬಸಾಪೂರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕರಗುದರಿ ಫೀಡರ್‌ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರುಡತಿ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭುಮಗಟ್ಟಿ 
ರಿ.ಸ.ನ-38 ರ ಕೆರೆಸೂಧಾರನೆ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


26.77 


27.65 


51.33 


52.13 


50.70 


38.57 


28.60 


50.20 


5೨3.03 


43.39 


186.93 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಪಗತಹ್ನಡ 


ಪಗಾಹ್ಸಡ 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
62 ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಹಾನಗಲ್‌ ತ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಂದ ಏ ನೀ 480.00 305.12 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯೋ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವದು 
63 ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾನಗಲ್‌ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲುಕ, ಹೊಂಕಣ ಗ್ವಮದ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವರದಾ ; 78.77 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು 
4702 ಸರಣೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನೀರಲಗಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳಕ್ತ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ-3 ನಿರ್ಮಾಣ 80.00 43.68 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 ಸರಣೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಹಾನಗಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಭರಮಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 32.29 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[7-08 | ಚನ್ನಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿಗಿಮೂರಿ ಹಳ್ಳಕ್ತಿ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ-2 ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 40.26 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 19.62 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 30.00 17.50 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಳಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ನೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ K 36.23 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಪ್ರಧಾನ |ಕರಗುದರಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ನೆತನ 
70 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ . 10.19 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾವರಗೆರೆ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ನೆತನ 
71 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ X 15.85 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಫತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
72 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 2 8.14 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಸೋಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿರಿಯಾರ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
73 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ) 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಪಧಾಃ ಸೋಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬತಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಭಿಮನಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
74 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ k 46.36 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಆಡೂರ ಬ್ಯಾರೇಜನ ಪುನಶ್ನೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
75 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ; 47.35 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಕಲಕೇರಿ ಹಿರೇಕೆರಿ ಪುನಶ್ನೆತನ 
76 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ . 18.24 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
77 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ } 23.48 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ |ಗುಡಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪುನಶ್ನೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 8 9 10 


470 0 39 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 30.00 4.25 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಖರಾಬ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ } 25.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಧರ್ಮಾ ನದಿಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ ಪುನಶ್ನೆತನ 


4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ Y 14.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ ಸಾವಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಪುನಶ್ಲೆತನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾನಗಲ 4 0 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ 4 70.98 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-2) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


4 0 X 90.28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 ಅ ್ರಿ j ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 ] £ ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 ; ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 R ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 0 ನ್ಸಃ ; ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಫ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8 9 10 

470 0 39 ಸ್ರ 3.50 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ತುಂಬಕೇರಿ - 71 f ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ; ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ಗಟ್ಟಿ ) ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ] ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 ವಡ್ಡ . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 f ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 f ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

4 0 ಗಟ್ಟಿ R ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


CH 
2 
[© 

[2d 
Gu 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


- 


7 8 9 10 
102 ಫ ನ 470 0 39 ದೊಡಕರೆ 0 4.00 ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
103 ಫ ನ 4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
104 ಫ ನ 4 0 ) R ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
105 ಫ ನ 4 0 ? ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
106 ಫ ನ 4 0 ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
107 ಫ ನ 4 0 . ಬೌಂಡರಿ ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
109 ಫ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಂತೆದಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡಲಾಗಿ . 59.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


—05—01-436 ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುಪೇಲೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ . 55.55 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಬಂಧಾರ X 49.54 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


112 ಫ ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ R 54.85 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


113 ಫ 4 ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣ . 31.43 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


CH 
2 
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E 


114 


11S 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


4 


4 


4 


4 


4 


470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


—5—01- 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡುಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ 
ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ. ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವದು 


ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವದು 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾ: ಅಸುಂಡಿ ನಾಲಾ ಕೆರೆ (ಗುಡಗುರ ಕೆರೆ 
ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅರೆಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 


ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾ: ಹಾಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಗೇರಿ ಮತ್ತು 
ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-1) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕ 
ಅಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


( 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


[) 


14.28 


14.22 


56.15 


50.95 


56.21 


93.46 


148.68 


27.05 


27.71 


5೨6.85 


35.61 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಪಗಾಹ್ಸಡ 


CH 
2 
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- 


126 


127 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


p 03d 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


71 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 


711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ 


( 


ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಳಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್‌ಕ್ಕಿ 
ಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ -28.84 


ಅಡ 
( 


ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಏ.ನೀ.ಯೋ ಪಂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಬ್ಯಾರೆಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ರ (ಸೈಟ್‌-1)ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸಗೂರು (ಸೈಟ್‌-2)ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರು (ಸೈಟ್‌-3)ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಧಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ 200 ಮೀ ರಸ್ತಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವ ಕುಮದ್ಧತಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು 
(ತಡೆಗೋಡೆ) ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಬಂದಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮದ್ದತಿ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 
ಗೋಡೆಯನ್ನು (ತಡೆಗೋಡೆ) ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕರೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


55.62 


25.07 


17.07 


62.12 


31.04 


60.15 


33.71 


42.14 


95.40 


39.30 


16.70 


5೨2.83 


36.84 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೌಂಡರಿ ಟೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
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470 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 


ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಣ 
01-1—07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 


4 01-1—07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 01-1-07-139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ತಿ ಅ 


ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌-4) 


ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳೇನೂರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 26.30 ಹೇಕ್ಷರ ಕೆರೆಯ ದುರುಸ್ತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


45.08 


52.98 


0.00 


221.06 


48.69 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
% 


10 
ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


CH 
2 
(©) 


- 


[8] 
4 
>) 


153 


154 


155 


156 


157 


158 


[ 
Ne] 


[ex 
[9] 


[en 
ರು 


NN 


[N 
KN 


[24 
3G] 
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ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


೪ 


ಚಿಕ್ಕಣಜಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಿ (ಅನುಮೋದನಯಾದೆ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರವಡಿ (ರಿ.ಸ.ನಂ.15 )ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಕರೆಯ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣೂರು (ರಿ.ಸ.ನಂ.59)ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರು (ರಿ.ಸಿ.ನಂ.184)ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವುದು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2 [ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


2 0-3-0 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 01-5-01- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-2)ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ : 


5) 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ 2) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡಲಾಗಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


7475 


36.40 


25.44 


33.26 


18.75 


42.87 


31.63 


56.97 


56.48 


5೨6.85 


37.63 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
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ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


( 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 [7 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 0 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4711 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ-ಸಣ್ಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹಾವೇರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳಸೂರ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಲಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರೆಮರಳಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಮೇಲ್‌ಬದಿಯ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರ ಸುಧಾರಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಕರೆಯ ಫೀಢರ ಕಾಲುವೆಯ ಹೂಳು 
ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಗ್ಗೆರಿ ಕೆರೆ ರಿ.ಸ.ನಂ. 119ರ ಹೊಳು 
ತೆಗೆಯುವದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸೂರು (ಬಾಳಿಕರೆ) ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸರತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ 
ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ 
ವರದಾ ನದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ವರದಾ ನದಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಸೈಟ್‌-3) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್‌ಕ್ಕಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಸೈಟ್‌-4) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಸೈಟ್‌-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್‌ಕ್ಕಿ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ (ಸೈಟ್‌-2) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳ 
ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
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56.50 
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56.54 
49.36 
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62.51 
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ಹಾವೇರಿ ತಾ: ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವ್ವ ಕಂಚಿಮಲ್ಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾ: ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಚಮಲ್ಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾ: ಗುತ್ತಲ ಗಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಗೆನೆಲಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 


ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾ: ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಗರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 


ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ಬಂದಾರ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಮ್ಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ 


ನಂ 2) 


ನಂ 5) 
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40.34 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿ 


4 


0 


0 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಜ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಹೊಳೆಯಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲವಾಳ(ಮ) ಅರೆಗೊಪ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಯಳ್ಳೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಬ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗವ್ವ 
ಬಸವಣ್ಥೆಪ್ರ ಬಾರ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೊಜಪ್ಪ 
ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ಪ 
ಧರ್ಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲಮ್ಮ 
ಶೇಖಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ 
ಕೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದಿಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಮೊಶಪ್ಪ 
ದ್ಯಾವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ 
ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ 
ಹೊಬೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಸಹದೇವಪ್ಪ 
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಸಣ್ಣವ್ವ 
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋಣನಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ರ ಯ. 
ಗಂಟನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
ತಿರಕಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ 
ರಂಗನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಶರಥಕೊಪ್ಪ ಗಾಮದಿ ಶೀ ತಿರ್ಲಪ್ಪ 
ದಾಸಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇನಾಂದ್ಯಾಮನಕೊಪ್ರ ಗೃಮದ ಶ್ರೀ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ದು. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


7.15 


6.40 


1.62 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


CH 
2 
(©) 


(¢ 
ವ 
fl] 
[9] 
ಸು 
[N) 
Ss 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಣ್ಣ 
ರಾಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ 
ರಮೇಶ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಸಿಂಗಪ್ಪ 
ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಬಾನಪ್ಪ 
ತಿಪಣ್ಣ.ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ. 
ಎಚ್‌. ಕರಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಪರಸಪ್ಪ 
ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಉಳವಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಕೋಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳ ಗಾಮದಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರತ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಪು 
ತುಳಜಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಬಸವಂತಪ್ಪ ಯಳ್ಳೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳೂರ ಗಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜಪೇಟ ಉರ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ರ ಹನುಮಣ್ಣ 
ಯಲವಿಗಿ ಉರ್ಫ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ತಿರಕಪ್ಪ 
ಪರಸಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಟಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
ನೀಲಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ 
ಲಪ, ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೇದಂ 
ರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲವ್ವ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚವಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 
ಚಮನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಬವ್ವ ಸ 
ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ Ri 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ತಿರುಪತಿ ಭದಪ್ಪ 
ಜಂಬೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ದ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಮಾರುತಿ ನಿಂಗಪ್ರ್ತ ಹೊಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ರಾಮಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ್‌, ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಈರಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಲ್ಲಗೇರ, ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ” 

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ. ಸಾಂವಸಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಸಣ್ಣ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬರ್ಮಪ್ಪ ಮಾದರ್‌. ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲ 
ಕೊಳವೆ 'ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸಮನಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಾಗರಾಜು ತಾಯಪ್ಪ ಗಾಜೀಪುರ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬಸಪ್ರ ಮೋಸಪ್ರ ಮೋಸೆಣ್ಣವರ್‌ ಕ್ಯಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಗುಡಪ್ರ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದ್ಯಾಬೋಜಿ, ಅರಳೇಶ್ಷರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲ ಕೂಳವ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಷಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊರಗರ್‌, ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮರಿಯಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಪರಮೇಶ್‌ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಕರೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಮಂಜುಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಮಾಣಿ, ಕರೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಚಂದಪ್ಪ ರುದಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕರೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಮಂಜವ್ವ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ್‌, ಬ್ಯಾತನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಯಂಕಪ್ಪ ಡಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿಗಾರ್‌ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಾಗಪ್ಪ ಅಣಜಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ್‌, ಸೇವಲಾಲ್‌ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ರಂಗವ್ವ ಫೀರಪ್ರ ಲಮಾಣಿ, ಕರ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗುತ್ತೆಮ್ಮ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಮರಿಯಣ್ಣನವರ್‌, ಸೋಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತುಳೆಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಕಲಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ರುಫ್ತಪ್ರ ಹೋಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಹೊಸೂರು ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಜಂಪಣ್ಣ ಗೋಪಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ, ಕಲಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಲೋಕವ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಮಾಣಿ, ಕರೇ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮೇಶ ದುರ್ಗಪ್ತಾ ಕಲ್ಲಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಕ್ರಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೈಲವಾಳ(ಮ) ಅರೆಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ದಶರಥಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಣೀರಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಪ್ಪ ಮರಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪರಮೇಶಪ್ಪ ತಾವರೆಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಾವಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹಿರಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಂಜಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮೂಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ನೀಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ ಮಾಸ್ಟರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಇ 


ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಕುಬೇರಪ್ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸೇವಾಲಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲೋಕಪ್ಪ ಕಾಶಪ್ಪ ಕರಗುದರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕೂಂಡೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲಾಮುದ್ದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೈಲವಾಳ(ಮ) ಅರೆಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ತಿರಕಪ್ಪ ಹರಿಜನ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಕರವಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಗಂಟನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ನಾಗರಾಜ. ಚಿ. ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕರೇಕ್ಲಾತನಹಳ್ಳಿ ಸ್ರ ರಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 


Fy ಸ್‌ ಈ 


ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಮನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳೆಗೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಜಗದೀಶ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಕಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಕಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಕಪ್ಪ ಕಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮಾಳಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂತೊಷ ಗಣೀೇಶಪ್ತಾ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕ್ಕಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದುರ್ಗಪ್ರಾ ಹುಲಿಗೇಪ್ತಾ ವಡ್ಡರ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕಲಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮೇಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಇನಾಂನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬೀಮಪ್ರ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಜಗುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬೀಮಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಕೋಣನಕೊಪ್ಪ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗುರುರಾಯಪೂಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುಭಾಶಜಿ ಬಿಲಪ್ರ ನಾಯ್ಕ್‌ ಉರ್ಫ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಪ್ರ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಶೃಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ರ ಕೋಂಡೋಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹುಚ್ಚಪ್ರ ನಿಂಗಪ್ಪ ತುರಬಿಗುಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕೋಣನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾಲತೇಶ ಬೀಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಾವಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಈರವ್ವ ಕೀಮಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಇನಾಂನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ರ ಕರಿಯವ್ವ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ವರ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದುರಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲವ್ವ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಕ್ಯಾಸನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವೀರಭದಪ್ಪ ಶಿದಪ್ರ ವಾಲಿಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕೂಂಡೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಶಿವಪುತ್ತಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಬುಡ್ಗ್ನನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕೂಂಡೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗಪ್ಪ ಭಿಮಪ್ಪ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮಕರವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಂಕಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಂಗನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮಲ್ಲಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಮಪ್ಪ ಟಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ವಸಂತ ಬಸಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಣಸಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮಾಳಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶಿವಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಪ್ಪ ದೇವಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕೂಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಸಣ್ಣನಾಗಪ್ಪ ಮಾರೆಪ್ಪ ಗಾಜಿಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬೈಲವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಕ್ಕಿಗೂಪ್ಪ ಜಾನಪ್ಪ ಮಲೇಸಪ್ರಾ ವಡ್ಡರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


3.47 


3.47 


3.47 


3.05 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


CH 
2 
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308 


309 


318 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರತ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸೋಮಲೆಪು 


ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿ 


ಸುರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರಿ ಕಾನಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾಂವಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಚಿಕ್ಕಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗುರುರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಪುಟ್ಟಪ್ರ ಗಣೇಶಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನೀಲಪ್ರ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚನ್ನಯ್ಯನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಾಧಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಿರೇಕಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪರಸಪ್ರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಳೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಬಿದರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವಂತಪ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಳೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕರಗುದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಅರಶಿಣಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಮೂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂಪ್ರ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿಕನಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


5.90 


4.54 


5.17 


4.11 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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321 
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324 


g 


327 


328 


329 


330 


331 


332 


ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 
ಹಾವೇರಿ ಹೌನಗಲ್‌ 
ಹಾವೇರಿ ಹೌನಗಲ್‌ 
ಹಾವೇರಿ ಹೌನಗಲ್‌ 


ವೇರಿ DR ಲ 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಕರವಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಪ್ತ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಂಗನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಲ್ಲಿಬೇಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗವ್ರಾ ನಿಂಗಪ್ರಾ ಹೊಳೆಯಣ್ಣವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಕಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಸಗೇರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಜಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಡಚಿಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಗ್‌ರಮ್ಮ 
ಭರಮಪ್ಪ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಡಚಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ 
ಈರಪ್ಪ ಗಂಟೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದಪ್ಪ 
ಗೋಪ್ಯಾನಾಯ್ದ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಮಹಾದೇವಕ್ಕ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಹಾರೋಗೊಪುದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಪ್ರ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರವ್ವ 
ಮರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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71.26 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


CH 
2 
(©) 


- 


334 


335 


336 


337 


338 


339 


340 


341 


342 


343 


347 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲ್ಲ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗವ್ವ 
ಭೀಮಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪು 
ಯಡಚಲಪ್ಪ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ 
ಭಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಧರ್ಮಪ್ಪ ಗೇಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಶಾಂತಮ್ಮ 
ಮಾರೆಪ್ರ ಪ್ರತಾಪಪುರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ 
ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣರಾಮಪ್ಪ 
ಮೈಲಪ್ಪ ನಡುಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪ್ಪ 
ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಪ್ಪ 
ಗಾಳಪ್ಪ ಕಡೆಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದಪ್ಪ 
ಭೀಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಡಚಿಕೂಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭು 
ತಿರಕಪ್ಪ ಗೊಮ್ಮನಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ 
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕಬ್ದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಬ್ದಾರಣ್ಣಿವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ರ 
ತಾಯಿ ದುರ್ಗವ್ವ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ತಿರಕಪ್ಪ ಮರದವ್ವ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಚ್‌ಡಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ತಿರಕಪು್ತನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ 
ರೇಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ 
ಮೆಣಸಿನಹಾಳ (ಹರಿಜನ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ರ ವೀರಪ್ಪ 
ಗಂಟೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಮಂಜಪ್ಪ 
ಮಾರೆಪ್ಪ ಗಂಟೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


4.02 


4.14 


4.06 


4.18 


3.12 


3.12 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಅಡಿವೆಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ 
ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


11.09 


1.75 


10.67 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


CH 
2 
(©) 


- 


406 


407 


412 


413 


py 


415 


418 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುತ್ತಲತಾಂಡದ ಶ್ರೀಮತಿ ಠಾಕರವ್ವ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ 
ಮಂಜುನಾಥ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನೀ. ಮಾಕಮ್ಮನವರ, ಸಾ. ಮರೋಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಸಕ್ಕಿ 
(ಸೈಟ್‌ ನಂ-2) ಬಾಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳಳಕ್ಕಿ 
ಬಾಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೀಕಿನ ಮೇಲ್ಮುರಿ ಗ್ಲಮದ ಪ. ಜಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಕೊಂ ಗಾಳೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರಮನಿ ಗಾಳೆಪ್ಪಬಿನ್‌ ಬಸಪ್ಪ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಮುಂಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗಾಮದ ಶೀ ಶಿವಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಕಟ್ಟರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


ದೀವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನೀಲಪ್ರ ಗಾಂಜೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ  ಶಿಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜನ್ಮಾನಾಯ್ಯ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಆಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೈಲಪ್ರ ಬಸಪ್ರ ಮಾದರ (ಮೈಲಣ್ಣನವರ) ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹುಲಿಗೇಪ್ರಾ ಗ್ಲಂಟೀರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಯಲವದಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಿರೇಕಬ್ದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಕಾಳೇರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮಢಶ ಗಣೇಶಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ 
(ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪಾ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ ಮಾರೆಪ್ರ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ರ. ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಶೇಖಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲೋಕೆಶ ವೆಂಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಹಿರ್ಕಾನಾಯ್ಯ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕುಂಚುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ. ತಿರುಕಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 

ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಣ್ಣಭೀಮಪ್ರ ನಗ್ನರ್‌ (ಹಲಗಿ) 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೂಪ್ಪ(ಹಲಗಿ) 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಣ್ಣದುರ್ಗಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕುಂಚುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಾಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಪೀರಪ್ಪ ಸಕ್ರಷ 

ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಬಾಬಾಪುರ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಉಮ್ಮೆಪ್ಪ ಶಿವಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಮೈದುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಜೌಡಪ್ರ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಹಾವೇರಿ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಗುಡ್ಡೇಶ ಮಾಲತೇಶ ಹೆರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮೂಕಪ್ಪ ಗುಂಡಪಲ್ಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶೀ ನಾಗಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ವೀರಾಪೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತವ್ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ 


ph 


ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾಳಪ್ಪ ಗೊಡಚಿಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ನಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಂಡಾಯಿಕೊಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕೀರಪ್ತಾ ಯಮನ್ಮಾನಾಯಕ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಮಜಪ್ತಾ ರಂಗಪ್ಪಾ ಹಂಬಿನಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಕ್ಕೀರಪ್ರಾ ಗಂಗಪ್ಪಾ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನೀಡನೇಗಿಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೀರ್ಯಾನಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾನಾಯಕ ಲಮಾಣಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಮತಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹರಿಜನ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಮ್ಮ ಮೈಲಾರೆಪ್ರ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 

ಕಂಚಾಯಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಯ ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ 
ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯೋಗಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮರಡೆಪ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಶ್ರೀ ದಾನಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುಂಡಪಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ್ವಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಿಭೂತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೂಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಜಾಲೆಪ್ರ ದೂಪದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೂರಪ್ರ 
ಭಿಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಅಮರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬೂರಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನಾಗಪ್ಪ ಕನಕಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಸಿಂಗಪ್ಪ 
ದೀಪಪ್ಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ರುದಪ್ಪ 
ಸೋಮ್ಲಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಶ್ರೀ 
ಸೋಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ 
ಮಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಕೆಂಚಪ್ಪ 


ಸಣ್ಣದರ್ಮಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ 
ಠೇಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭಣ್ಣ 
ರಾಮಜಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ರಾ 
ಮನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ(14/02/2018) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಸುಮಂಗಲಾ ಶಿವಾಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪಾ 
ಸಂಗಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ 
ಮಂಜುನಾತ ವಡ್ಡರ" ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಎಸ್‌ 
ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಮಪ್ಪಾ 
ಪಿರಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಲಿವಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಯಿಕರುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯತ್ರಿ 
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ಶಂಕ್ಪಪ್ಪಾ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ್‌ ಬಜಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪು 3] 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
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ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಒಚುಟಿ-71.14.ಶಿಂಡಿಇ, ಟುಠಿ 16.14, 12%-10.47=97.75 
ಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ.51 ಶೀ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿಯಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಏತ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
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ದುರಗಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವಣವ್ವ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಿಣಿಬಾಗಿಲದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಉರ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ರ 
ಭೀಮಪ್ಪ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


CH 
2 
(©) 


(¢ 
[EN 
[9] 
[6 
by 


5೦8 


509 


510 


S11 


5೨12 


513 


514 


515 


516 


517 


518 


519 


[24 
3G] 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ 


9 
p 
ಈ 


[eT 


G 
Ls 
[Ca 
pa 

9 
" 

[= 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ ನೀಲಪ್ಪ 
ಗುತ್ತೇಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ ಶಿವಪ್ರ ಹೊತನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ರ 
ಶಿಂಗೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ಪ ಶಿಂಗೆಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಸೋಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಲೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇಪ್ಪ 
ಕೆಂಪಶಿದ್ದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಉರ್ಫ್‌ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೆಕೊಪ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಬಸಪ್ರ 
ಬಸಪ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ .ಕಾಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೀಬೇನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣಕಲ್‌ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಸಂತೋಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ರ ಹೆಡ್ನನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎರೆಕುಪ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪು 
ಬಸಪ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನಾಗಪ್ಪ ಲುಂಬೇಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ರಾಮಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಪ್ಪ 
ಸಣ್ಣಪ್ರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಟೋಪಪ್ಪ 
ತಿರಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ (ಲಮಾಣಿ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣಕೆಲ್‌ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಭರಮ್ಮಪ್ಪ ಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಕನ್ನಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ರ 
ಡೊಂಗರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಸಣ್ಣಭೀಮಪ್ಪ 
ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಕೀನೆಪ್ರ ಲಮಾಣಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ 
ನಾಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಂದ್ಯಪ್ಪ ನಾಯಕ (ಲಮಾಣಿ) ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಲವ್ವ ಕೋಂ ಬಾಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಹಿರೆಯಕ್ಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


10.58 


4.13 


8.47 


10.55 


4.23 


7.42 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹುಲೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಈರಪ್ಪ ಕೊರಗರ ಉರ್ಫ್‌ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆಹುಲೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ 
ಚಂದಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಡೊಂಬರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಬಸವಣೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕ 
ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಅಳಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮಾದರಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕಳೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ 
ಭರಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನಮಂತಪ್ಪ 


ಹಾಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


$ pe] 
ಶ್ರೀಗುಡಪ್ಪೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ 
ಮರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ 
ಹಂಚಿನಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


1.75 


11.89 


8.19 


8.19 


10.23 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
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8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ತೇರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ 
ಕೋಂ ಈರಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ 
ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪು 
ಅಬಲೂರಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಗ್ಲೊ೦ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ 
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಪುಟ್ಟವ್ವ ನಾಗಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಹೆಡಿಗ್ಲೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಬಸಪ್ಪ 
ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ನೆಲ್ಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೀರಪ್ರ 
ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಶಿವಾಜಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪೀಕಪ್ಪ 
ಹನಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ 
ಭರಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಚಿಕ್ಕಣಜಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ 
ತಾವರೇಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ರು 
ಸಾಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 
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ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
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ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಬ್ಲಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೌಡವ್ವ 
ಸಾವತ್ರೆವ್ವ ಸಜೀವಣ್ಣನವರ ಉರ್ಪ್‌ ನೆಗಳೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಶಿವಗಂಗವ್ವ ದುರಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಕೆರವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂಗರಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಕನ್ನಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪ್ಪ 
ವೀರಪ್ಪ ಕೊರವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ನೆಲ್ಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಷಟ್ಟೇಪ್ರ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಘಾಳಪೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ಬೆಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದರ ಉರ್ಫ ಹವಳಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ .ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ 
ಹೊಳಬಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೂಪಲೆಪು 
ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮರಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿಡ್ಗಮ್ಮನವರಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಪು 
ಲೋಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಾಪುರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ 


ದ್ಯಾಮವ್ವ ಶಂಕ್ರಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಸಂಜೀ ವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟಿಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ,ಬಸಲೀಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಸ.ನಂ.922/2 ರ 2.00 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ತಿಪುಜ್ಞೇರ, 
ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸನಂ. 49/748 ರ 1.32 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ರ ಮೈಲಪ್ಪ 
ಪೂಜಾರಿ(ಉರ್ಪ ಮಾದರ). ಕರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ. 973 ರ 2.06 
ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಹನುಮಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ, "ಹೂಕಾಮ ುರ ಗಾಮ ಇವರ ಸ.ನಂ.127/ಎ ರ 5.00 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ರಾಮಪ್ರ 
ಮಾದರ /ಸಣ್ಣಕೊಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಯಂಕಪ್ಪ ದೊಡನಿ 
ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಸಕ್ರಪ್ರ ರಾಜಪ್ರ ಲಮಾಣಿ 
ಗುಡಗೂರ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ದಾನಪ್ರ ಲಚುಮಪು 
ಲಮಾಣಿ/ನಗಾವತ್‌ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಶೇಖಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಅಂಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಂಡಾ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಚಪ್ರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 
ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷವ್ವ ಚಂದಪ್ರ ಲಮಾಣಿ 
ಅಂಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಕವ್ವ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಜಗದೇಶ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ 
ವೆಂಕಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಜಲ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ 
ಬೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರು ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ 
ಲಚ್ಛಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ 
ಛತ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
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8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ವ್‌ ¥ ನು [ Kk (0 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

592 ಫ 20 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪು 10.00 8.99 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ರೂಫ್ಲೇಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

593 ಫ ಸಾ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ f 8.53 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹಾಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

594 ಫ ಸಾ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ f 9.04 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸೋಮಪ್ಪ ತಿರಕಪ್ರ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

595 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡದ ಶ್ರೀ f 9.79 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಸೋಮಪ್ಪ ಬಿದ್ದೆಪ್ತ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


596 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಸಾ ನೊಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ f 16.03 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
್ಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

597 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ನ ಗೋವಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಶೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮೋಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ . 7.21 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
೫ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

598 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ k .75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಾಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

599 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ; .75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಬಾಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಸಾ ಲ್ಲ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರು R 75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ವೇರಿ ರು 


ರಾಣಿಬೆನೂ 


601 ಹಾ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ] .75 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಬಡಾದುರ್ಗಪ್ಪನವರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

602 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣತೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗವ್ಪಾ R 15.29 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಜೌಡಪ್ರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

603 ಫ ನ್ನೂ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕೊಣನತೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ . .75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಮೈಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

604 ಫ ನ್ನೂ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪು . .75 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮರಿಯಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

605 ಫ ನ್ನೂ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ 2 .75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪ್ರ ಮಾದರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲವಾಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ 10.00 75 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಬಸವರಾಜ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬೇಗಾರ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

607 ಫ ನ್ಸೂಃ ಸಾ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೊಣ್ಣಪ್ಪ ) .75 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಡದ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

608 ಫ ನ್ಫೂಃ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ X .75 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ದೊಣ್ಣೆಪ್ರ ತಾಯಿ ಮೈಲವ್ವ ಮುದೇನೂರು ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ? 8.66 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಉಚ್ಚೆಂಗವ್ವ ಭರಮಪ್ಪ ಬೆನಕೊಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

610 ಫ ನ್ಫೂಃ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ K 16.83 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಮೇಶ ಕೊರವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

611 ಫ ನ್ಫೂಃ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ i 13.13 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಹುಳ್ಳೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

612 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಯಂಕಪ್ಪ . 14.51 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ತಿರಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

613 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ : 13.13 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತವ್ವ ಡಾಕಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

614 ಫ ನ್ನೂ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಿಯಪ್ಪ Y 373 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಮೈಲಪ್ರ ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

615 ಫ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಪೂರ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ; 13.05 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ರಾಜಪ್ಪ ಜಾನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
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ರಾಣನನ್ನಾರು 
ರಾಣನನ್ನಾರು 


ರಾಣನನ್ನಾರು 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ್ಕ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಣ್ಣೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 

ರಾಣಬೇನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳೆ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಾಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ.ಒಚೆಟಿ 33.8144.06-12%=37.81 

ರಾಣಬೇನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಕಟ್ಟ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.33.89,+4.06 12%=37.95 

ರಾಣಬೇನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.38.59+12%(4.63)=43.22 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಪ್ಪಬಸಪ್ಪ.ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಗುಡಗೇರಿ ಹದ್ದಿನ ರಿಸ ನಂ 36 ರ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
ದೊಡಮನಿ ಇವರ ಗುಡಗೇರಿ ಹದ್ದಿನ ರಿಸನಂ 42 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ 
ಉಮಲಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ರಿಸನಂ 32/36 ರ ಪತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 
ಈಟಿ ಇವರ ರಿಸನಂ04ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ತಡಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಬೆಟಗೇರಿ ಇವರ ರಿ ಸನಂ 613 ಮತ್ತು 313 ರ ಹತ್ತಿರ ಹಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ ಬೆಳಗಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ ಮುತ್ತಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ ದುಂಡಸಿ ಹುಲಯಪ್ಪನ ಚ್‌ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 


ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕ ಗುಂಡುರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸವಣೂರು ತಾ ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸವಣೂರು ತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭಣ್ಣ. 
ಬಸಪ್ಪ ಸಿಂಗನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ. ದು. 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪು 
ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ರಾಮಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೊಂದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ಕರಿಯಪ್ಪ ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ 
ಹರ್ಲಾಪೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಪೆಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪು 
ಭೀಮಪ್ಪ ಕರಿಭೀಮಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ 
ಗೊಳಪ್ಪ ಹಾದೆಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣಪ್ರ 
ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಳೇದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 
ಭರಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಧಥಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ 
ಈರಬಸಪ್ಪ ಗೌರಕ್ಕನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ 
ದಿಡಗೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಣರ ೫ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಪೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೇಖಪ್ರ 
ಬೀಮಪ್ಪ ಕರಿಬೀಮಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ಬೂದೆಪ್ಪ ಬೂದೆಪುನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ 
ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ರ ಡುಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಮುದಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಶೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
ಕನ್ನಕ್ಕನವರ "ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಲತರ ನೀರಾವರಿ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 


ರುದಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರ(ಮ) ನಿಡಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಭರಮಣ್ಣನವರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಬಾಲಹನುಮಣ್ಣನವರ ಉರ್ಪ 
ಕುರಿಯವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


2.49 


1.39 


1.40 


1.40 


1.40 


1.10 


4.12 


12.73 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗಾಹ್ನಡ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

655 ಫ e 2 ತಾವರಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 4.00 4.07 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

656 ಫ ¢ ಇನಾಂ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಶೇಷಗಿರಿ ಇವರ , 6.70 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

657 ಫ € ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ವಾಸಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ? 7.91 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

658 ಫ e 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ] 4.30 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.108-2/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 

659 ಫ c ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶಪ್ಪ j 7.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.108-2/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಜಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ದಾವಣಗೇರೆ ; 4.73 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಂಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಜಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಟ ] 4.13 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/ ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ. 

662 ಫ e ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪುಣಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ f 9.10 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುಂಡರಗಿ ಇವರ ಜಮೀನ ರಿ ಸ ನಂ 184 ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

663 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ A 90.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

664 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ಸಾ ಹೇರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. | ೨.51 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

665 ಹಾವೇರಿ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ R 6.59 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಬೂದೆಪ್ಪ ಹಿರೇಕೊಣ್ಣಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ K 2.10 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

667 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ h 2.10 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

668 ಫ ಹಿರೇಕೆರೂರ 12 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ R 0.95 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ರತ್ನವ್ವ ಗುತ್ತೆಪ್ರ ಗಾಳಪೂಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ನರಸಪ್ಪ ; 5.76 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

670 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ A 7.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಬಸವರಾಜ ಭರಮಪ್ಪ ಹಳ್ಳೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

671 ಫ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ f 6.30 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

672 ಫ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ R 5.64 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

673 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ X 5.66 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ರುದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

674 ಫ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ f 5.89 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಾಳಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

675 ಫ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ; 1.47 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಬಸಪ್ಪ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

676 ಫ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಪ್ಪ R 5.08 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಾಲಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

677 ಫ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ R 6.03 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಮಾರುತಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕನವಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

678 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೋಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ y 3.41 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ನೀಲಪ್ಪ ಇಟೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

679 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೀವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ . 6.57 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇಂಗಳಗೊಂದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಹಿರೇಕೆರೂರ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚುರು ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಬಸಪ್ಪ 
ಭರಮಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 


ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫರಮೇಶಪ್ಪ 
ತಿರುಕಪ್ಪ ಜಂಬೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚುರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ 
ರಾಮಪ್ಪ ಕಡೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪ್ರಾ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಯಲವದಹಲ್ಪಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜೋಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಡೆಪ್ಪ ತಿರುಕಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. (ಬದಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


ದೀವಿಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಿರುಕಪ್ಪ ಲಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.(ಬದಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) 


ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ರ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ದನುವಿನಮನಿ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಾಗವಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ ಹಾಲಿವಾಣದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗಲಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಿಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 
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1.35 


1.91 


2.42 


3.49 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಹಿರೇಕೆರೂರ 


ಹಿರೇಕೆರೂರ 


ಹಿರೇಕೆರೂರ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಿರೇಕಬ್ದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ "ಒದಗಿಸು ವುದು. 


ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪಾ ನಾಗವ್ವಾ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ವೀರಬಸಪ್ಪ ಮಕರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಿಕ್ಕೊಣತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಣ್ಣಮ್ಮನವರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಲಕ್ಷ Ko ದಾಸರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ ಹೊಳೆಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯಲವದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಕೀರಪ್ತಾ ಹಳ್ಳೇರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಸವರಾಜ ಮುದಿನಾಯ್ಕರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಬುರಡಿಭರಮಣ್ಣನವರ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ತಾ ಹಾಲಪ್ಪಾ ಮುಂದಿನಮನಿ ಇವರ 


ಸ 
ಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
| 
ಇ ಹಿರೇಕೆರೂರ 2 
ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಷೇರಿ ಹಾವೇರಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಲದಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಯಡಚಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಂಡೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮೇದೂರ-ಕಂಡೇಬಾಗೂರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗಾಡ 
ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಹೂಸಗೌಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಗಾಂಡ 
ಭಿಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ರ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಗಾಡ 
ಹನುಮಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ 
ರಾಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕಿರೇಶ 
ಕರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಯಿಲಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ವಡ್ಡಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಪರಮಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಗೌಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾದೇವಪ್ಪ 
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಳಲಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ 
ಗಂಗಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ 


ಹೂನ್ನಪ್ಪ ಬಾಲಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗೂಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಶಿವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗವ್ವ 
ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಕರಬ್ಬಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಾಣದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಬ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ 


ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಎರೀಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಪ್ಪ 
ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಅರುಣಕುಮಾರ ಮಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.09 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ನಡ 
5 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

732 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ರು 3.50 0.84 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಕೇಸಕ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

733 ಫ = € ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಶಿಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಂತೆಶ p 0.86 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಲ್ಲಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

734 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ; 0.83 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ನಾಗಪ್ತ ಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

735 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಿವಾಳ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೋಳಲಪ್ಪ f 0.85 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಗುಂಜಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

736 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲವ್ವ ; 0.85 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

737 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ನಿಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣ [; 0.83 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಉಡಚಿಪ್ಪ ತಳವಾರ ಉರ್ಫ ತಿಪ್ಪಿಗುಂಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

738 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ E 0.09 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ದುರಗವ್ವ ಮಹದೇವವಪ್ಪ ಗೂಳನಾಯ್ಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

739 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ; 0.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ರಾಠಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು 

740 ಫ -19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ; 0.56 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ನಾಗಪ್ಪ ಕಲಿವಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

741 ಫ — €ಸಾ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ; 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಬಾರ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ ಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

742 ಫ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ದುರನಗಾಡ ಶಂಕರಗಾಡ ? 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಖಾನ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

743 ಫ ಸವಣೂರು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ನ |ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಈರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ H 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ತಲವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾಪರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

744 ಫ ಸ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಿವಾಳ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೀ ಪ್ಪ 2 3.90 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮರಳಿಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲೋಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ನಾಗರಾಜ ರಾಮಪ್ಪ 
ಮಲ್ಲಾಡದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಲ್ಲ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಹನುಂತಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ 
ಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಲ್ಲ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಶಿಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ 


ಬ 


ಶಿವಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ನ 


ರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ 
ದೊಡ್ಡಫಕೀರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲಲ್ಲೂಕು ಜಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಪ್ರ ಬಸಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಭರಮಪ್ಪ ಹನುಪ್ರ ತಳವಾರ 
ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಹೊಲದ 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಗಿರಿಜವ್ವ 
ಆನಂದ ವಾಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಪ್ರದಾನೇಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದುಂಡೆಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮವ್ವ 
ಕೋಂ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಿದರಕಟ್ಟಿ ಉರ್ಫ್‌ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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ಹುಲ್ಲನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀೀ ಮಂಜಪ್ಪ 
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ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಗುಡ್ತಪ್ಪ 
ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಸರಹರಳೆಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತವ್ವ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಸರಹರಳೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ 
ನಾಗವ್ವ ಮುಲ್ಪಿಗೌಡ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಕಾಕೋಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಗೋಣಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪತ್ತೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಚೌಡಕ್ಕನವರ ಉರ್ಫ್‌ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ದ್ಯಾಮನ್ನನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಉರ್ಫ್‌ 
ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಸಂಕಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಣಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪು 
ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ 
ಬಾರಂಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುರ್ದಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಅಶೋಕ 
ನಾಗಪ್ಪ ಕುರಗುಂದ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂತವ್ವ 
ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸೊಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


5.47 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 2 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾಷೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 

ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಹಾಷೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸಪ್ರ 
ಶಿಂಗ್ರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ 
ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ 
ಸಣ್ಣಬೀರಣ್ಣನವರ ಉರ್ಫ್‌ ಗುಡಗೂರಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತೊರ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಜಡತಲಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ 
ತೆವರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮ್ಮೂರ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ 
ಪಾಚಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಗ್ಲೊ೦ಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ 
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಳಲಗೇರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌ ಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಉರ್ಪ ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೋರವೆಲ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾವನೂರು 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾಗಳ 
ಸ.ನಂ.440/2ಬ/2, ಹಾವನೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ತಳವಾರ 
ಸ.ನಂ.117/, ಹಾವನೂರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ 
ಬರೇಯಲಾಗಿದೆ 


ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ 
ಬರೇಯಲಾಗಿದೆ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ 


ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಕಡೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಲಿಂಗವ್ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುತ್ತಲ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪೆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ 
ಈಶಪ್ಪ ಕೋಟಿಹಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲವಾಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ 
ನಾಗಪ್ಪ ಹಳ್ಳಳ್ಳಪ್ತನವರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ದಾನಪ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಕರಿಯಜ್ಛೇರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹರಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ/ಗಂಗಾಪುರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿಡಗನಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ರ 
ಭೀಮಪ್ಪ ಬಾಲನಾಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೈದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಈದಿಯಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮೂಕದುರಗಪ್ಪನವರ(ಸೂಳಿ ಗಂಗವು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆನ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಒಟು ವೆ 


[) 


4.08 


4.98 


ಚ್ಚ 
ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
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ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 
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ನಣೀಬನ್ನೂ 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 


ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರು 

804 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 

805 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 
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8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


8-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭರಮಪ್ಪ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಶೇತಸನದಿ/ಮಾಗೋಡ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ 
ಹೊಳಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಣಸಿನಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರು ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಡೆವೆಪ್ಪ 
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪು 
ನಾಗಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಭರಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೋಟೂರ ಉರ್ಪ ಕೊರಕಲಿ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು. 


ರಾಣೆಬೇನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಕಲಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಬಾಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅಂದಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ 
ಕಡೆಮನಿ ಇವರ ಜಮೀನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ನರಸಪ್ಪ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಮತ್ತು ಹೂವಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವರ ಜಮೀನ ರಿ.ಸ.ನಂ 64ರ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


15940.80 


ಒಟು, ವೆಚ್ಚ 
[NU ಚ 


5.18 


0.00 


0.00 


6.57 


0.00 


0.00 


30.00 


0.00 


11115.36 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[I 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


791 


ಪಗತಹಕ್ತಡ 
5 


15 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1336 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-2 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಫಿಗ್‌ 


7 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹಕ್ತಡ 


10 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


7707-ಇನ್‌ವ್ಹಾ ವತ್ತ ಪಪ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನವನಗರದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ದು ಮಾಡುವ 
ಮರು ಪೂರ್ಣಕೊಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪರ್ಟ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ತೇಗೂರ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗರಗ, 
ಹಂಗರಕಿ, ಕೋಟಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ 16ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದವೀರುವ ತುಪುರಿ ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳವನ್ನು 
ರಿಸೆಕ್ಷನಿಂಣ್‌ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ತಡಗೋಡೆ/ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 


ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 


ಎಲ್‌ ಓ ಎ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


4702-00-—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಇಂದಮ್ಮ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರ 


ಣ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಕೂೋ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾವಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ನಾವರ ತುಂಬಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನರೇಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕೋಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಬೋಕ್ಕಾಪೂರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಕಿನಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಲ್ತಿಕೋಟಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಕಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾರಗಣವಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಗದಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿನಾಗಲಾವಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-5-0 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಟಬಾಗಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಗೆನೂರ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೆ ಹನುಮನಾಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.1) 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


47102-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಮನಗಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾರೇಜ 


$ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


—139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೂರ-ಕೂಟಬಾಗಿ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಾಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಲೊಕೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ (ಸೈಟ್‌ ನಂ.3) 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ನಾವರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಗೇರಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಡಾಗಿನಾಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ 
(ಲಿಂಗನಮಠ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲೂರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ- | 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪ ಇ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ವಡಕೇರಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ವನಹಳ್ಳಿ-ತಲೆಮೊರಬ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಕಾಪೂರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಲ್ತಿಕೋಟಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಲವಾಯಿ-ವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಟಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.1) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರವಟಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋರಿ ಕೋಗಿಲಗೇರಿ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟೂರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಬಾವಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿಕೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಡಿಹಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಸ 
ಮ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪ 


ಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ಎ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ಬಿಸಿಬಿ 


ಬಳ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ನಿಗರಿಹಳ್ಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಹಿರೇಕರೆಹಳ್ಳ ಬಿಸಿಬಿ 


ಹಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿಕೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿರಿಯಾಲ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


47102-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.1) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.3) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ 


(ಸೈಟ್‌ ನಂ.1) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ 
(ಸೈಟ್‌ ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


—139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಭದ್ರಾಪೂರ 


ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳ್ಳ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ-ಬೆಂತೂರ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ-ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


47102-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ಡಾಳ 
ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ ನಂ.1) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟೂರ-ಬಿಡ್ಡಾಳ 
ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ ನಂ.2) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿಕೇರಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕೂಲ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00- 


01-1-02-139 


ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಗೇರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿವಾಡ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ-ಶಿರೂರ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿನಾರಾಯಣಪೊರ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


4 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ- 
ಮುಳಗುಂದ ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಉಮಚೆಗಿ 
ಬಿಸಿಬಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00-— 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಿಬೂದಿಹಾಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪ ಇ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲೆಬಾಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿ ಹಳಕ್ಕೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಳೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-3-01-139 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕಾಮಶೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಸಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕೇರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಶೀಗಿಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗಡಗೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಹೊಸ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-—139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಗಂಗೇರಿ-ಜಿನ್ನೂರ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1-07-139 


47102-00-101-1—07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಹಿರೇಕರೆ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನೂರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬೂರ ದೊಡಕೆರೆ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಳಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡನಕೊಪ್ರ್ಪ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟಕಿನಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕಟ್ಟ 
ಜೊಂಡಗೇರಿಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಧೇನು ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


47102-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡಾಲಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗಡಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೆದೇವರಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5-0 


—139 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡಕಿಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


—139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದಹೊನ್ನಲ್ಳಿ 
(ಬಡಗಿಹಳ್ಳ) ಬಾಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಳ ಬಿಸಿಬಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಗಿ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಗುಡಿಹಾಳ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


01-5-0 


—139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ 
ಬೋಗೆನಾಗರಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲವಂತರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


47102-00- 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗೇರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬುರ-ತಾವರಗೇರಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೂಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


702-00- 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5—01-139 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧೂಳಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಳಿ-ಬಿಸನಳ್ಳಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


47102-00- 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5—01-139 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ (ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ )ದಾಸನಕೋಪ್ರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


702-00- 


01-3-01-139 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಳಗಿನಗಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಲ್‌ ಓ ಎ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


47102-00- 


01-3-01-139 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹೊನ್ನಲ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌ 
ನಂ.1) ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಬಿಸಿಬಿ 
(ತುಪ್ಪರಿನಾಲಾ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನವಲಗುಂದ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಬಾಂದಾರ 


ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನವಲಗುಂದ 


4702-00—101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


702-00-—101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಬಿ 
(ತುಪ್ಪರಿನಾಲಾ) ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ 
ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನವಲಗುಂದ 


7702-0005035 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


702-00-—101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕವಾಡ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನವಲಗುಂದ 


7702-0005035 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


702-00-—101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆಹಾರ ಬಾಂದಾರ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಸಾಸ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ಪುನರಸ್ಥಾಪನಾ 


ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


176 


ಧಾರವಾಡ 


ನವಲಗುಂದ 


4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಂಬಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


35.00 


36.31 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ ಚಲವಾದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕುಂದಗೋಳ 702-ವಿಶೇಷ ಇ 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ-ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎಲ್‌ ಓ ಎ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


702-ವಿಶೇಷ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪನ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತುಪ್ಪ! 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾಮಗಾರಿ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


77 ವಶಷಷ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಟೂರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಉಣಕಲ್‌-ಶಿವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎಲ್‌ ಓ ಎ ಕೋಡಲಾಗಿದೆ. 


ಷಂಡರ ಪಾಹಾಹಕ್ಸಡೆ 


702-ವಿಶೇಷ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೆಶ್ವರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಲಾಲಪ್ಪಾ ಲಚಮಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಷಂಡರ ಪಾಹಹಕ್ಸಡ 


1702-ನಕ್‌ಷ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ ಹರಿಜನ ಉರ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರತ್ನವ್ವ ಕೊಂ ಬಸಪ್ರಾ ಹಾಗೂ 
ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣವಿಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುರಕುಂಬಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ಷಂಡರ ಪಾಹಹಕ್ಸಡೆ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


1702-ನಕ್‌ಷ್‌ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಕ್ಕನವರ ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ 


ಷಂಡರ ಪಾಹಾಹಕ್ಸಡೆ 


4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಾದುಗೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾಬವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಕ್ಕಾದಗಿ 
ಸರುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ-+4.5% 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಷಂಡರ ಪಹಾಹಕ್ಸಡೆ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ-ಕೊಂಕನಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ ಈರಪ್ಪನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಟೂರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


702-ಗಿರಿಜನ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ 
ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 
ಬಾಂದಾರಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


197 


ರಷ್ಟ 


702-ಗಿರಿಜನೆ 


4702-00-—101-1-02-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಹೊಸ 
ಕೆರೆಗಳು 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳ 


ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಐಣ್ಣಾ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ 
ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಡವಿ ಹೊಸುರ ಕೆರೆಯಿಂದ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


5689.00 
1400.00 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3001.51 75 


0.00 


10 


12 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕ ತಯಾರಿಕಗಾಗಿ 
ಕನ್ನಲನ್ನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ರಷ್ಟ 


47102-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೇಂದ್ರ 
ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾ ಹಾಲಪ್ಪ 
ಮುಂಡವಾಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


10 
ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಕೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಕೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಗೌಡ 
ಪಾಟೀಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಕುಶಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ಕೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


702-ಗಿರಿಜನ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಸೊರಟುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಸಿಂಗಟಾರಾಯನಕರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹಾತಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಹನಮಪ್ಪ ತಳವಾರ (ಪೂಜಾರ) ರೈತರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ:86/6 
ಮತ್ತು 86/01 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾ ಮೂಲಕ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


702-ಗಿರಿಜನ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಜ್ಞೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಪ್ಪ ಚಂಚಪ್ಪ 
ಪೂಜಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರಹಟ್ಟ ತಾಲೂಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ - ಸಾಸಲವಾಡ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


77 ವಶಷಷ 


77 ವಶಷಷ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-5) 


ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ ನಂ-6) 


ಗದಗ 


ಗದಗ 4 


702-ವಿಶೇಷ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬೈರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದಾರ 
ಸುಧಾರಣಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಯಾವಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


bp 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
10 
702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 50.00 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2200.00 4 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಆಪಿನಕಟ್ಟಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. 31ರ ಕೆರೆಯ 
ಪುನರುಜ್ದೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡನಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


40.00 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗುಡಗುಡೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಸ್ತ 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಳ್ಳೂರು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲಕೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾವಲಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಸನಾಬಾದಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾನಗಲ್‌ 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳವತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೆಲ್ಲಕೊಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ. 13 ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1-07-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೂರು ಹಿರೆಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾಗರವಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಂಕಣ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಿರೆಹುಲ್ಲಾಳ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯಲವಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಪೂ 
ಪೂ 


ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1—-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಾಸನ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1-07-139 


47102-00-101-1—-07-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಸನೂರು ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪೂರಕ 
ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರುಡತಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಪೂ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


47102-00-101-5-0 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಿವಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನೀರಲಗಿ ಮಾರನಬೀಡ ಬೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


47102-00-101-5—01-139 


47102-00-101-5—01-139 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅರೆಲಕ್ಕಾಪೂರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00-101-1-02-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ; . ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಮಾರನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಃ . ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಡಗರವಲಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ - . ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಶಿವನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ . - ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 4 f ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮಡ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ] } ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗೊಟಗೊಡಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಣನಕೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ . ; ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಡವಿಸೊಮಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ . . ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುನಗುಂದ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ) . ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತೋರುರು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ . . ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುನ್ನೂರು ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ - . ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಹಿರಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ - . ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹೊಸುರು ಗಂಗಿಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂದಲಗಿ ಕೊಂಚಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

43 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 4702-00-101-1-07-139 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 18.00 10.31 ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡಸ ಕಂಚಗಾರಗಟ್ಟಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ 
ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡಸ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಮ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಲೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಾವಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಿರೆಕೇರೂರ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಿರೆಕೇರೂರ 


4702-00—101-1—02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 


702-00-—101-1-02-139 
ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಛವಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಿರೆಕೇರೂರ 


ಹಿರಕೇರೂರ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಿಕ್ಕೋಣತಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸುಂಕಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಿರೆಕೇರೂರ 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರಹ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


47102-00-101-5—01-139 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00—101-1—07-—139 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಿಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೊಶಿತಲಾಬ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


47102-00- 


01-5-0 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


4 


702-00- 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


01-5-0 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬರದೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


47102-00- 


702-00- 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಹಿರೇಮರಳಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್ಸ್‌ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 


47102-00-— 


702-00- 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ 


01-5—01-139 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಕುಡಪಲಿ( ಬಡಸಂಗಪೂರ) ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್ಜ್‌ ನ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಿಗಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್ಜ್‌ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


47102-00- 


702-ವಿಶೇ 


01-5—01-139 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ - 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಷರ್‌ 


ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕಮ್‌ ಬ್ರೀಡ್ಸ್‌ ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡನಕಟ್ಟ 
ಕೆರೆ (ರಿ.ಸ.ನಂ.19) ಸುಧಾರಣೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ 
[a 


702-ವಿಶೇ 


ಷರ್‌ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕೊಂಡೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಕೆರೆ 
(೦ಿ.ಸ.ನಂ.184) ಸುಧಾರಣೆ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸವಣೂರು/ಶಿಗ್ಲಾಂ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಿರೇಮೊರಬ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4702-ವಿಶೇಷ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಾವಿನತೋಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


4702-ವಿಶೇಷ 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿ 
ಮರಿಯವ್ವ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸರ್ವೆ ನಂ 35/ಎ, 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಲಿಸುವುದು 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಸಪ್ಪ ಯಂಕಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 97/+3 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


4702-ವಿಶೇಷ 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 
ತಂದೆ ವೀರಬಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಮೆ ನಂ 35/3ಬಿ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದುರಗವ್ವ ತಂದೆ 
ಭರ್ಮಣ್ಣ ಮಾದರ ಸರ್ಮೆ ನಂ 35/ಬಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


702-ವಿಶೇಷ 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯವ್ವ ತಾಯಿ 
ಮರಿಯವ್ವ ಮಾದರ ಸರ್ವೆ ನಂ 36/+1 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 98/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


77 ವಶಷಷ 


77 ವಕ್‌ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇರಿತ್ತಿ/ಬಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


702-ವಿಶೇಷ 


77 ವಶಷಷ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


77 ವಕ್‌ಷ 


77 ವಕ್‌ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


85 


ಹಾವೇರಿ 


702-ಗಿರಿಜನ 


K 


702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ 


ಯೋಜನೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಧರ್ಮಾ ನದಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಹೊಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಳಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ y R ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶಿರಗಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ y y ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಲಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ £ - ಭಾತಿಕವಾಗಿ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


702-ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನೆ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ) . ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್‌ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೆಕೇರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಮದ್ಧತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1707.00 F ಪಗ 
ಮಾಸೂರು. ಹಿರೆಮೊರಬ ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಸಹಿತ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹಿರೆಮಾದಾಪೂರ ಹತ್ತಿರ 


ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


90 ಒಟ್ಟು 4347.50 1664.69 83 7 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1336 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-2 
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-—101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 


ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹುಬಳ್ಲಿ ತಾ ಉಣಕಲ್‌ ಗಾಮದ ಹತಿರ ಕುಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಅಢಲಾಗಿ ಬ್ಹಾರೇಜ 
ಬಳ ಸ್‌ pe) ೪ತ [ ರಿ 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ, ಯಲಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಬಿಸಿಬಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಿಳಬಾಳ ಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತುಪುರಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡ್ಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ ನಂ:4) 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕಲ-ಹಿರೆಕೆರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬೂರ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಕರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಕರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
3 4 5 6 7 8 9 
ಘಟ 4702- ಕೆರೆಗಳ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವ್ವನ ಕರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಲಾಪನಾ 

ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702- ಕೆರೆಗಳ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕರೆಯಿಂದ ಜಿನ್ನೂರ ಕರೆಯ ವರೆಗಿನ ಪೂರಕ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಲುವೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702- ಕೆರೆಗಳ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಿಕೊಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 

4702- ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702- ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳ್ನಾವರ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702- ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವಳ ಹಳ್ಳಕ್ತ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


೪ (7 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುನರ್‌ 


4702- ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಬಿಸಿಬಿ ಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರ್‌ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


gL 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- |ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ "*ಜಂತ್ರಿ-ಶಿರೂರ” ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
00-101-05—01-436 ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ ನಿರ್ಮಾಣ” 

ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


2 ಗದಗ ಗದಗ (ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ "ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 98.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
00—101-05—01-436 ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ” 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


3 ಗದಗ ಗದಗ (ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- [ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 100.00 ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
00—101-05—01-436 ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

4 ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ |(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂದಾರ 100.00 ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
00—101-05—01-436 ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

5 ಗದಗ ಗಜೇಂದಗಡ |4702- ಕೆರೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದಗಡ ತಾಲೂಕ ನಿಡಗುಂದಿ ಇಂಗು ಕೆರೆ 18.00 0.00 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಆಧುನೀಕರಣ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಮಜ್ಞೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವುದು 
7 ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಬಾಂದಾರ(ಸೈಟ್‌ ನಂ 6) ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಅಕ್ಷಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ 8) ಪುನರುಜ್ಲೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಅಕ್ಷಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ 9) ಪುನರುಜ್ಞೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
10 ಗದಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ಬದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಂದಾರ (ಸೈಟ್‌ ನಂ 13) ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
11 ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕ ವರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳಳಕ್ಕಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಿಸಿಬಿ ಪುನರುಜ್ನೀವನಗೊಳಿಸುವದು 
12 ಗದಗ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಜೇಂದಗಡ ತಾಲೂಕ ಹಾಳಕರೆ ಬಾಂದಾರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
12 ಒಟ್ಟು 606.00 35.51 7 3 p) 
1 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ (ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- |ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡಿ « ಕಡ್ಲಿಕಟ್ಟಿ 98.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
00-—101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ” ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
2 ಹಾವೇರಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ [(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯ ಸ.ನಂ 94 ಮಕರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ” 97.00 54.00 ಮುಕ್ತಾಯ 
00-—101-1-07-436 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
3 ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ (ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ *ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ” 94.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
00-—101-1-07-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 
4 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ (ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸ ನಂ:319) 100.00 0.00 ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


00-101-1-07-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ನಬಾರ್ಡ-26) 4702- 
00-101-05—01-436 
ನಬಾರ್ಡ-ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 
ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ “ಕಾಸಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಾಂಧಾರ 


ಕಮ್‌ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ” 


ರಾಣಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 


ಬ್ಯಾರೇಜ ಕಂ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಆನಿಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಲಕಾಮಾಪೂರ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ನೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಗತಹ್ಸಡ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702- 
ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಪಿಕಪ್‌/ಬಂದಾರ 


4702-ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು 
4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 
4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಾಗನೂರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಂಸಬಾವಿ 
ಕಂಸನಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಡಸ 
ಬೈಲಗಂಗೇರಿ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 

ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿನಹಳ್ಳಿ 
(ಅಂಗಾರಗಟ್ಟಿ) ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಿರೆಮಲ್ಲೂರು 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೂಳಗಾದ ಹಿರೆಮಣಿಕಟ್ಟಿ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಿಟ್ಟುರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಬಡಸಂಗಪೂರ (ಕುಡಪಲಿ) ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಕಂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ 


- 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋತಿತಲಾಬ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತಿಗೆರಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಣಿಕೆರ ಕರಿಯನಕಟ್ಟಿ/ಗಡಗಟ್ಟಿ 48 ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 155 ಕೆರೆ ಸ್‌ಾಂದರ್ಯೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಂಡಸಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪಗತಹ್ಸಡ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಗಂಗಿಭಾವಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಕನಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಸುಧ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಕೆರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಕಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಂಬಿ ಕರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಬಳೆ ಕ್ಯಾಸನಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಬಳೆ ವಡ್ಡನಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಡಗರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೊಳತ್ತುವದು. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕೊಪ್ಪಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸ ಕಂಚಿಗೇರಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F] 


ಟೆಂಡರ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನು 


ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿದೆ. 
~ 


ಟೆಂಡರ ಪುಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬ) 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಣಿಕರ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಟಗೋಡಿ ಸೀಮಿಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಿತಲಾಬ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಣೂರ ಬಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪೂರ ಕರೆ ಸುಧಾರಣ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೈಟ ನಂ 1. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸೂರ ತಾಯವ್ವನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಸೈಟ ನಂ1 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಯವ್ಪನ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸೈಟ ನಂ2 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ ತಾಯವ್ಪನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಚಿಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳೆವಲಕೂಪುದಿಂದ ಮಲ್ಲೂರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳ 
ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸರಣಿ ಚೆಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4006.00 


ಒಟು, ವೆಚ್ಚ 
[ ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಷರಾ 
AN NN Kisii 
pid 
ik 
kl 
i 
sid 
Ni 

79.00 19 18 28 


ಪಗತಹ್ನಡ 


SAN 
NSN 
RN 
| 
k 


ಟೆಂಡರ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲಿದೆ 


